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प्राधिकृत प्रकाशन 


BY THE DIRECTORATE OF INDUSTRIES (C.S.P.O.), NEW ADMINISTRATIVE 

BUILDING , MUMBAI 400 032 , GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
CENTRAL STORES PURCHASE ORGANISATION 
1. Sealed tender will be received on the form prescribed by Officer or any other purchaser shall be entitled to purchase such 
the Development Commissioner (Inds.) and Central Purchasing stores from any other source and such price as the Development 
Officer in his office at New Administrative Building, Opp . Commissioner ( Inds.) and Central Purchasing Officer or any 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , and/or concerned Department upto 
the dates and time mentioned for the supply of stores as per 

other purchaser shall in his sole discretion think fit. 

If action as stipulated above is taken : 
Schedules attached . 

( 1 ) The offer of the defaulting contractor will not be 
2. Prescribed Tender Form will be available from concerned 
office on non - refundable payment basis on any working day 

considered , 
between 11-30 a.m. and 3-00 p.m. 

(2 ) The defaulting contractor will be penalised to the extent 
2 - A . Tenderers should quote rates for F.O.R. destination and 

of the difference in the rates or 10 per cent of the value 

of the earlier order , whichever is higher , 
submit the quotation in Printed Tender Form . They should state 
the earliest delivery period necessary for completion of the order, 

( 3 ) If the defaulting contractor fails to pay the penalty he 
3. The origin of stores offered whether Indian or Foreign and 

will be permanently deleted from the list of approved 
in the case of the former State in which it is manufactured , should 

contractors of the C.S.P.O. and the registration deposit 
be clearly stated against each article . 

of the contractors will be forfeited to Government. 
4. Tenderers should submit tenders in two envelopes as 8. In the case of non -delivery and / or delayed delivery against 
below : 

an order placed with the tenderer . The Development 
(A ) The first envelope should contain technical information Commissioner (Inds.) and Central Purchasing Officer , reserves 
of the unit such as 

to himself the right to impose such penalty in his sole discretion 
(a ) Demand Draft in respect of EMD , 

as he thinks fit . 
(b ) Copies of PMT SSI | CSPO 7 NSÍC / DGS and D 

9. (a ) Tenders should be accompanied by Earnest Money 
Registration , 

deposit as indicated in Schedule attached (in Demand Draft ). The 
(c ) List of installed machinery , 

Earnest Money deposit will be forfeited if the tenderer fails to 
(d ) VAT/CST Registration , 

complete the contract according to his tender , if accepted . Tender 
( e ) Sales Tax /value added tax clearance certificate form 

without Earnest Money deposit will not be considered . 
the competent authority upto 31st December of previous (6 ) Successful Tenderer will be required to pay a sum fixed 
year , 

by the Development Commissioner (Inds.) and Central 
(7) Details regarding participation of such Tender 

Purchasing Officer as security deposit and enter into an 
Enquiry in the past , if any, 
( g ) If the tenderer is a trader he should furnish current 

agreement for the performance of the contract . 

(c ) The Development Commissioner ( Inds.) and Central 
& Valid authorisation letter from the manufacturer , 
(h ) This envelope should be marked as 

Purchasing Officer ,Mumbai, may exempt firms of standing from 

Technical 
Tender Envelope ” . 

payment of Earnest Money deposit and / or security deposit in 

respect of tenders of contracts placed by this office . If the firms 
( B ) The second envelope should contain only price Tender 
Form , quotations and conditions . 

produce from the Director of Supplies and Disposals, Mumbai, a 
This envelope should be marked as Commercial Tender 

certificate to the effect that they are exempted from payment of 
Envelope ” . Both the above envelopes should be put and sealed 

security deposit or Earnest Money deposit in the case of contracts 
in a single envelope while submitting to the purchaser with 

placed with them or tenders invited by Directorate General of 
Tender No. and date of opening of the tender . 

Supplies and Disposals , Government of India. The Development 
Tenders should not submitted as per the above prescribed 

Commissioner (Inds.) and Central Purchasing Officer, Mumbai, 
manner will be treated as invalid . 

however, reserves to himself the right to ask for security deposit 
The right to ignore any tender which fails to comply with the 

from them against any contracts placed with them by this office , 
above instructions is reserved . All outstation tenders should be 

if and when found necessary by him . 
sent within time limit by Registered Post . Delay in postal delivery (d ) Following categories are exempted from payment of 
will not be considered . 

E.M.D. : 
5. Opening of Tender. — The tenderers are at liberty to be 

(i) Factory located in Maharashtra State quoting for the 
present or authorise their representative to be present at the 

items registered with D.G.S. and D., 
opening of tender at the time and date specified in the Schedule 

(ii) Government and Semi-Government undertakings, 
alongwith authorisation letter. 

( iii ) S.S.I. Units permanently registered with B.1 ., 
6. The Development Commissioner (Inds.) and C.P.O. or any 

Maharashtra State and for the Itemsmanufactured by 
other purchaser does not pledge himself to accept the lowest or 

them (Registration should be valid ), 
any tender and reserves to himself right of accepting the whole 

( iv ) S.S.I. Units registered with N.S.I.C. located anywhere 
or any part of the tender or portion of the quantity offered against 

in the Country for the itemsmanufactured by them , 
any item and the tenderer shall supply the same at the rate 

(v ) Suppliers registered with C.S.P.O. (Maharashtra State ) 
quoted . The tenderer is at liberty to quote for the whole or any 

only for the item mentioned in certificate (Registration 
portion of the quantity of any item or state that the rate quoted 

should be valid one ) relevant copy of the certificate be 
shall apply if the entire quantity of any such item is taken from 

attached to the quotation failing which quotation will 
him . 

not be considered . 
7. In the event of the order being placed against any of the The tenderers other than above categories should pay E.M.D. 
tenderers and if the tender fails to supply any stores according @ 3 % or maximum Rs. 5,000 in the form of Demand Draft or 
to the terms and conditions of acceptance of tender or fails to Treasury Chalan in the name of Development Commissioner 
replace any stores rejected by the Directorate or by any person 

( Inds.) and Central Purchasing Officer , Mumbai ; failing which 
on his behalf within such time as may be stipulated. The 
Development Commissioner (Inds.) and Central Purchasing 

quotations will be rejected . 
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(N.B.–S.S.I. Units — Tenderers may refer the G. R. No. SPO . 1088/(2512 )/IND -6 , dated 2nd January 1992 for detailed information such as concessions, preferences, reservation 
given to S.S.I. Units .) 

( 8 ) 
ATT H (qequit)—3 
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(e ) The successful tenderers should pay Security Deposit @ 
3 % of the Quantity Contract of purchase value , the amount 
mentioned in offer letters. However, In the following categories 
of tenders are exempted from the payment of the Security 
Deposit : 
( 1) Supplier registered with D.G.S. and D. having factories 

in Maharashtra . 
( 2 ) Supplier registered with C.S.P.O. on the list of approved 

suppliers for the value of stores amounting to Rs . 25,000 

only . 
( 3 ) The Ş.S.I. Units permanently registered with Director 

of Industries and the units registered or associated with 
Maharashtra State Khadi and Village Industries Board 

upto Rs . 50,000 of purchase value . 
As 

per 3 above for purchase of stores more than Rs. 50,000, 
Security Deposit will be charged @ 3 % of the total value or Rs . 
50,000 maximum . 

10. Certified copy of valid Sales Tax /VAT clearance certificate 
the prescribed form should be enclosed with the tender . 
Quotations received without the above certificate are liable to 
be rejected . 

11. Samples . - Tender samples are not required unless 
specifically called for quotations without samples ! testing 
charges , where samples are specifically called for are liable not 
be considered . 
Samples should be affixed with a label showing 

( a ) Name and address of the firm . 
(6 ) Tender No. 

(c ) Opening date of tender . 
12. Tenderers convicted on an offence under the Bombay 
Prohibition Act , 1949, or the Bombay Opium Act, 1936 , will be 
considered ineligible for being given contracts . 

13. Release of controlled materials. — Tenderers who do not 
stipulate conditions regarding release ofcontrolled materialsmay 
be given preference . 

14. Extension of time.— (i) As soon as it is apparent that 
contract dates cannot be adhered to, an application shall be sent 
to the Development Commissioner (Inds.) and Central 
Purchasing Officer . 

(ii) Without prejudice to the foregoing rights, if such failure 
to deliver in proper time as aforesaid shall have arisen from any 
cause , which the Development Commissioner (Inds .) and 
Central Purchasing Officer may admit as a reasonable ground 
for an extension of the time ( and his decision shall be final). He 
may allow such additional time as he considers to be justified by 
the circumstances of the case . 

(iii) Provided always that any failure or delay on the part of 
sub - contractors though their employment may have been 
sanctioned shall not be admitted as a reasonable ground for any 
extension of time or for exempting contractor from liability for 
any such loss or damage , as aforesaid and provided further that 
no extension shall be allowed unless application for it shall, in 
the opinion of the Development Commissioner ( Inds .) and 
Central Purchasing Officer (which shall be final),have been made 
and in his opinion is justified . 

(iv ) The Development Commissioner ( Inds. ) and Central 
Purchasing Officer ,Mumbai reserves the rights to call for break 
up of the quotation where necessary . 

15. Offers Small Scale Industries quoting their registration 
number with the Directorate of Industries, Maharashtra and 
National Small Scale Industries Corporation (Government of 
India ) shall be only for items of approved programme of 
manufacture of the contesting Small Scale Industries Unit. 
Likewise , the Offers of State Industrial Co -operative Association , 
Maharashtra State shall be on behalf of the member Industrial 
Co-operative Societies only and those ofM.S.S.I.D.C. shall be on 
behalf of S.S.I. Units registered with the Directorate of Industries 
ofMaharashtra State and restricted to products of their own 
manufacture . S.S.I. Units holding single page registration 
certificate will not be considered for E.M.D. exemption and other 
facilities/concessions etc. 
Note . — 

( 1) Tender Sample. — Analysis Reports on Tender Samples will 
not be furnished to Tenderers . 

(2 ) Quotations offered by Tenderers. — Tenderers should , if 
not in a position to quote for entire quantity, and for delivery as 
required , state specifically the quantity which they can deliver 
at the prices quoted and according to the required delivery silence 
on the point will entail responsibility for supply at quoted prices 
in full quantities as per required delivery . 

(3 ) Packing : -- Packing proposed to be employed should be 
clearly stated giving details of the charges for all alternative pack . 

(4 ) Failure to observed any of the conditions mentioned above 
will result in the quotations being summarily rejected . 

(5 ) N.B. — Special consideration would be given in the case of 
Tenderers quoting the requirements of Maharashtra 
Government with Indian Standards Specifications and those with 
quality markings. 

Goods should be despatched at carrier s risk failing which they 
should be properly covered by transit insurance with 
Government Insurance Fund , MHADA Building , Mumbai 
400 051. However, the supplier will be responsible until the entire 
stores contracted for arrive in good condition at Destination . 
16. General Instructions , 
( 1 ) Priced Tender Form should be returned duly filled , 

signed with seal, failing which quotation will not be 

considered . 
(2 ) Tenderers should submit their quotations in original . 
( 3 ) The tender should quote all inclusive ( i.e. Basic Rate , 

State and Central levies , packing, freight charges etc.) 


F.O.R. Destination rate . The rate of VAT / CST included 

in the above rate should be shown separately . 
(4 ) Fall Clause . It is a condition of the contract that the 

price at which the Contractor will supply the stores 
should not exceed the lowest price charged by the 
Contractor to any customer during the currency of the 
rate contract and that in the event of the prices going 
down below the rate contract prices the Contractor shall 
promptly furnish such information to the Development 
Commissioner ( Inds.) and the concerned Purchasing 
Officer to enable him to amend the contract rates for 

subsequent supplies . 
(5 ) Exact , earliest and clear delivery period should be 

quoted . 
(6 ) It will be the responsibility of the Tenderer to inform 

this office within the validity period of the quotation in 
the event of the stores offered ex - stocks being sold 
elsewhere . Failure to comply with this instruction shall 
be construed mean that the stores are available ex 

stock during the validity period . 
( 7 ) Tenderers should indicate the rates in Metric System 

of Weights and Measures or in any equivalent Weights 

and Measures before showing conversion rates . 
(8 ) Tenderers may, quote rates for equivalent makes, 

stores also and should indicate specifically the make of 
spare parts, i.e. genuine, imported equivalentmake or 
indigenous. They are required to give guarantee for 
premature ware, exact fitness and satisfactory 
performance of the parts offered other than the 

genuine (original manufacture of the machinery ). 
( 9 ) Ex- stock offer or those on Tenderer s own import 

licence will only be preferred . 
( 10 ) Tenderers should state the place of inspection of the 

stores offered . If the goods are offered for inspection , 
outside Maharashtra State , the Tenderer will have to 
bear all expenditures of inspection carried out either 
by this office or through the Directorate General of 

Supplies and Disposals . 
( 11) The Tenderers should please note that Tender Form 

should be filled in serial order of item Nos. 1 , 2 , 3 etc., 
and the rates accordingly , typed in column No. 2 of the 
Printed Tender Form , in original and also on the 
counterfoil the rate of each item and other details 
should be given as required under each column. If the 
specifications are different than those prescribed in the 
tender, they should be shown on a separate page but 
the rates for these items should be indicated on the 

printed form . 
( 12 ) The samples for the quoted itemsmust be submitted 

alongwith quotations. 
( 13) Samples destroyed in tests will not be returned and no 

payment made therefore . 
( 14 ) The tenderers will have to supply the stores exactly as 

per Tender Enquiry Specification and will be 
responsible to replace the defective supply at his risk 

and cost . 
( 15 ) The supplier should undertaken to extend the validity 

of the Bank Guarantee , if offered as security deposit 
in case , the supply of stores is delayed beyond the 

validity period of the Bank Guarantee . 
( 16 ) Conditional offers received other than the specified 

conditions mentioned in the tender enquiry are liable 

for rejection . 
(17 ) Any correspondence regarding reduction in price 

unless asked for after opening of tender enquiry will 
not be entertained at all and their tender will be liable 

for rejection . 
( 18 ) The tender should attach a copy of the power of attorney 

in respect of the persons who attends the C.S.P.O. for 
tender opening further follow -up work and also who 
is authorised to sign tenders , agreement and other 

relevent documents . 
( 19) If there are any specific Government Directives such 

as reservation of items for units in Maharashtra , non 
eligibility of price preference to SSI units etc. for 
particulars item the same would be applicable 
irrespective of the fact that it has not been incorporated 

in the tender notice . 
( 20 ) The tenderer should invariably quote a list of 

documents enclosed with the tender and the list should 

be duly signed by the authorised person . 
( 21) The firm from Mumbai, should submit the tender in 

P.T.F. and the firm outside Mumbai who are not in a 
position to purchase P.T.F. can enclose I.P.O./D.D . 
alongwith their tender in lieu of P.T.F.but they should 
mentioned in their tender that all tender enquiry 
conditions are acceptable to them or Tender Notice is 
also available on the website . A Copy of the Tender Form 
may also be downloaded from the website 
www.maharashtra.gov.in such downloaded form 
should be accompanies by an Indian Postal Order or 
Demand Draft of Rs. 2,000 in favour of Development 
Commissioner ( Industries) & C.P.O., Mumbai, at the 

time of submission of the tender. 
( 22 ) The prices should be firm during the validity period of 

the contract. No price escalation on any account shall 
be taken into consideration . 
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उप संचालक , आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ , ठाणे 


निविदा सूचना 


उप संचालक , आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ , ठाणे यांच्या अखत्यारीतील आरोग्य साधनसामग्री दुरुस्ती पथक , ठाणे यांना आवश्यक असणारे 
सुटे भाग पुरवठ्याकरिता उत्पादकांकडून अथवा प्राधिकृत विक्रेत्यांकडून विहित नमुन्यात दोन लिफाफा पद्धतीने “ मोहोरबंद निविदा 

" मागविण्यात 
येत आहेत . 

निविदेच्या अटी व शर्ती, निविदेचे कोरे फॉर्म उप संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ , ठाणे यांच्याकडून कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी 
दिनांक १३ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ या कालावधीत सकाळी १०-०० ते सायंकाळी ५-४५ वाजेपर्यंत उत्पादक अथवा प्राधिकृत 
विक्रेता घटक नोंदणी प्रमाणपत्र दाखवून , निविदा फॉर्म फी उप संचालक , आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ , ठाणे कार्यालयात रोखपाल शाखा येथे शुल्क 
रुपये ५०० ( रुपये पाचशे फक्त ) ( ना -परतावा ) रोख भरण्यात आल्यानंतर त्याची पावती दाखवून निविदा फॉर्म उप संचालक , आरोग्य सेवा, मुंबई 
मंडळ , ठाणे कार्यालयातील कक्ष- ९ येथून मिळतील. निविदा फॉर्म पोस्टाने अथवा कुरिअरने पाठविले अथवा स्वीकारले जाणार नाहीत . निविदा 
स्वीकारण्याची अंतिम तारीख ३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत राहील. निविदेचा लिफाफा क्रमांक १ दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी 
सायंकाळी ४-०० वाजता उप संचालक , आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ , ठाणे येथे उघडण्यात येईल . निविदाकारांच्या अधिकृत प्रतिनिधीला निविदेचा लिफाफा 
क्रमांक १ उघडण्याच्या वेळी उपस्थित राहता येईल . निविदा कोणतेही कारण न देता नाकारण्याचा अथवा निविदेमध्ये फेरफार / बदल करण्याचा आणि 
अथवा संख्यात्मक बदल करण्याचा अधिकार , उप संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ , ठाणे यांनी राखून ठेवला आहे . 


क्र . भांडार / कक्ष-९ / निविदा / प्रसिद्धी/ सुटे भाग / १४७५ / १४ , 
दिनांक १३ जानेवारी २०१४ . 


उप संचालक , 
आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ , ठाणे . 


भाग दोन ( पुरवणी) -१ अ 
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महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 


ई - निविदा सूचना 


महाराष्ट्र शासनाचे मुखपत्र असलेल्या मराठी लोकराज्य मासिकाची अक्षरजुळणी, मांडणी- सजावट, चाररंगी छपाई, वर्गणीदारांच्या पत्त्यांचे स्टीकर 
चिकटवून , फ्रँकिंग करून प्लॅस्टीक बॅगेमधून मासिक , स्वखर्चाने वर्गणीदारांना पोस्टाने पाठविणे व इतर अनुषंगिक कामांसाठी एकीकृत निविदा महासंचालक, 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालक , मंत्रालय, मुंबई हे मुंबई जिल्हा, मुंबई उपनगर जिल्हा, नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र व ठाणे महानगरपालिका 
क्षेत्र येथे स्वतःचे मुद्रणालय असलेल्या ख्यातनाम प्रकाशन संस्था/ मुद्रणालय चालकांकडून ई-निविदा सूचना मागवीत आहेत : 


निविदा सादर 


निविदा विक्री व 
तयार करण्याचा 

कालावधी 


निविदा बंदची 

तारीख 


निविदापूर्व 
सभेचा दिनांक 


निविदा उघडण्याचा 

दिनांक 


करण्याचा दिनांक 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


दिनांक २१ जानेवारी 


दिनांक १४ जानेवारी 


दिनांक २३ जानेवारी 


दिनांक ३१ जानेवारी 


दिनांक १ जानेवारी 

२०१४ ते 
दिनांक २१ जानेवारी 


२०१४ 
सायंकाळी ४-०० 


२०१४ 
दुपारी ३-०० 


२०१४ 
सायंकाळी ५-०० 

वाजल्यापासून ते 
दिनांक २८ जानेवारी 


२०१४ 


वाजता . 


वाजता. 


२०१४ 
सायंकाळी ५-०० ते 
दिनांक २३ जानेवारी 

२०१४ 
सायंकाळी ५-०० 

वाजेपर्यंत 


सायंकाळी ५-०० 

वाजेपर्यंत . 


२०१४ 
सायंकाळी ५-०० 

वाजेपर्यंत . 


२ . 


या निविदेसंदर्भातील सविस्तर माहिती या महासंचालनालयाच्या http://gad.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


आहे . 


३ . इच्छुक निविदाधारक यांना ऑनलाईन निविदा सादर करण्यासाठी रुपये १,०३८ प्रति निविदा भरावे लागतील . निविदा शुल्क रुपये २,००० 
( प्रति निविदा फॉर्म ) किंमतीचा डिमांड ड्राफ्ट लेखा अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , मंत्रालय , मुंबई यांच्या नावाने ५ वा मजला, 
जी . टी . रुग्णालय आवार , एल . टी . मार्ग, मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी निविदा भरण्याच्या कालावधीपूर्वी सादर 


. 


करावा . 


४ . 


निविदेचे वेळापत्रक http://gad.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 
५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , मंत्रालय, मुंबई यांनी निविदा स्वीकारण्याचा अथवा कोणतेही कारण न देता निविदा 
नाकारण्याचे अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवले आहेत. 


महासंचालक , 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , 

मुंबई . 
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DIRECTOR GENERAL , DIRECTORATE GENERAL OF INFORMATION AND PUBLIC 

RELATIONS MUMBAI 


e - Tender Notice 


Inviting Unified e - Tender for Lay Out Designing, Proof Reading Printing alongwith Pesting 
Addresses , Postal - franking and other related works of Manthly Magazine Marathi Lokrajya 


The Director General,Directorate General, Information and Public Relations Mantralaya, Mumbai is 
inviting sealed e-tenders for above mentioned works from owners of reputed and eligible publishing houses, 
printers from Mumbai District ,Mambai Suburban District, Navi Mumbai Municipal Corporation and Thane 
Municipal Corporation areas : 


Closing of Bid 


Bid Opening 


Date of Pre -Meeting 

of Bidders 


Date of Bid 
submission 


Period of sale 
and Preparation 

for Bid 

( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


14th January 2014 


31st January 2014 


4-00 p.m. 


3-00 p.m. 


From 
1st January 

2014 to 
21st January 

2014 


From 
21st January 

2014 
5-00 p.m. 

to 
23rd January 

2014 
5-00 p.m. 


From 
23rd January 

2014 
5-00 p.m. to 
28th January 

2014 


5-00 p.m. 


5-00 p.m. 


2. For detailed information , the Bidders may visit the website of Government of Maharashtra 
http://gad.maharashtra.etenders.in 

3. The interested Bidders will have to pay service providers fee for online submission of Bid 
@ Rs. 1,038 per tender . The non - refundable tender fee per tender @ of Rs. 2,000 will have to be paid by 
demand draft, drawn in favour of “ The Accounts Officer , Directorate General of Information and Public 
Relations,Mantralaya ,Mumbai ” payable at Mumbai and to be submitted in the office of Directorate General 
of Information and Public Relations, G. T. Hospitals Compound, 5th Floor, L. T. Marg , Mumbai 400 001 on 
or before close of sale of bid during office hours on working day . 

4. Time schedule can be seen on the website http://gad.maharashtra.etenders.in 

5. The Director General, Directorare General of Information and Public Relations, Mumbai reserves 
the right to accept or reject all e -tenders without giving any reasons . 


5. Ycg / R083-88 / -3 /400 , 
दिनांक २ जानेवारी २०१४ . 


Director General, 
Directorate General of Information and 

Public Relations, Mumbai. 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०१४/ माघ ३- ९, शके १९ ३५ 


अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई 


निविदा सूचना 


प्रधान मुद्रांक कार्यालयात असलेले संगणक /प्रिंटर्स यांचे सेवा कराराकरिता देखभाल व दुरुस्तीकरिता सीलबंद निविदा मागवित आहोत. 
दिनांक २० जानेवारी २०१४ ते दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१४ या कालावधीत सकाळी १०-०० ते दुपारी १-३० वाजेपर्यंत सदर निविदा अर्जाचे शुल्क 
रुपये ५०० चा भरणा ग्रास संगणक प्रणालीद्वारे केल्यानंतर निविदेकरिता छापील अर्ज मुद्रांक उप अधीक्षक , आस्थापना शाखा, प्रधान मुद्रांक कार्यालय , 
नगर भवन , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ यांच्याकडे उपलब्ध होतील. 

सदर निविदा अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख १२ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सायंकाळी ४-३० वाजेपर्यंत राहील. सदरची सीलबंद निविदा 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सकाळी ११-०० वाजता प्रधान मुद्रांक कार्यालय, नगर भवन, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ येथे उघडण्यात येतील. 


क्र . का -३ / संसेक / २०१४-१५ / १७७ , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१४ . 


अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार 

ते बुधवार, 

जानेवारी २३-२९ , २०१४/ माघ ३ - ९ , शके १ ९ ३५ 


सह सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय , मुंबई 


निविदा सूचना 


सह सचिव , अर्थसंकल्प शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय हे खालील वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी मोहोरबंद निविदा मागवीत आहेत : 

बाहेरच्या भागावर ३ पॉकेट असणारी, वाढविता येऊ शकणारी ( एक्पांडेबल फिचर), सुमारे ६५ से.मी. आकाराची, मजबूत हँडल असणारी , 
मजबूत चांगल्या प्रतीची चेन (रनर) असलेली, बॅगेच्या वरील भागास आतल्या बाजूला पूर्णपणे उघडता येणारा कप्पा असलेली, अपराईट स्पीनर 
४ चाकी पॉलिएस्टर ( डेनियर सुमारे ९००-१२०० ) लगेज बॅग (कुलुपासह ). एकाच वेळी सुमारे ८०० नग. कालमर्यादा दिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ . 

वरीलप्रमाणे पुरवठा करण्यासाठी योग्य अनुभवी मान्यवर एकाच वेळी जास्त नग पुरविण्याची क्षमता असलेले उत्पादक , वितरक किंवा पुरवठादार 
यांच्याकडून मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत . 

विहित नमुन्याच्या निविदा व नियमांच्या प्रती दिनांक २७ जानेवारी २०१४ ते दिनांक २९ जानेवारी २०१४ पर्यंत दुपारी २.०० ते सायंकाळी 
५-०० वाजेपर्यंत अवर सचिव ( अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, दालन क्रमांक ३०७ (मुख्य), मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२ येथे विहित मूल्यास विकत मिळतील. भरलेल्या निविदा दिनांक ३० जानेवारी २०१४ ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत दुपारी 
२-०० ते सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील . 

प्राप्त झालेल्या निविदा दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी ३-३० वाजता उपस्थित निविदाकारांच्या समोर प्रधान सचिव ( व्यय ), वित्त विभाग 
यांचे दालन क्रमांक ३१८ ( मुख्य ), मंत्रालय , मुंबई येथे उघडण्यात येतील . 

टीप. - निविदेतील कोणतीही बाब किंवा संपूर्ण निविदा काहीही कारण न देता नाकारण्याचा अथवा निविदेतील नमूद केलेली एखादी किंवा 
सर्व बाब स्वीकारण्याचा अधिकार सक्षम प्राधिकारी यांनी राखून ठेवला आहे . 


क्रमांक अंदाज -२०१४ / प्र.क्र . १५ / अर्थ-३ , 
दिनांक १७ जानेवारी २०१४ . 


सह सचिव , अर्थसंकल्प शाखा , 
वित्त विभाग , मंत्रालय , मुंबई. 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३ -९, शके १९ ३५ 


प्रथम मुदतवाढ 


अधिष्ठाता , बै. जी . शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , पुणे हे उत्पादक / अधिकृत विक्रेते व पुरवठादार/वितरक यांचेकडून या संस्थेमधील विविध 
विभागांमध्ये यंत्रसामग्रीची खरेदी करण्यासाठी दोन लिफाफा पद्धतीचा अवलंब करून मोहोरबंद निविदा दिनांक २० डिसेंबर २०१३ ते दिनांक ९ जानेवारी 
२०१४ ( शासकीय सुट्ट्या वगळून ) या कालावधीत मागविण्यात आल्या होत्या. सदर कालावधीत आवश्यक दर निविदा प्राप्त न झाल्यामुळे खालील 
यंत्रसामग्रीसाठी दर निविदा सादर करण्यास प्रथम मुदतवाढ देण्याबाबतची जाहीर नोटीस देण्यात येत आहे. कोऱ्या निविदा फॉर्म खरेदीची किंमत प्रत्येक 
बाबींकरिता त्यांच्या नावापुढे निर्देशित केली आहे : 


अ . क्र . 


यंत्र / उपकरणाचे नाव 


बयाणा रक्कम 


विकत घ्यावयाची 

संख्या 


दरनिविदा फॉर्मची 

किंमत 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


४ 


३ 


१ 


४ 


१ 


५ 


रुपये 

रुपये 
१ इम्पोर्टेड सेल्फ इल्युमिनेटेड बायनाक्युलर मायक्रोस्कोप 

३ ५०० 

५,४०० 
२ व्हॅक्युम क्लिनर 

२५० 

३,००० 
आय . व्ही . स्टिम्युलेटर 

२५० 

१,६२० 
पोर्टेबल एक्स -रे मशीन 

५०० 

५,१०० 
स्प्लीट एसी ४ टन 

२ टनचे २ युनिट 

२५० 

३,००० 
सेन्ट्रल मॉनिटरींग स्टेशन 

२ नग ५०० 

५,७०० 
( १) निविदेचे विहित नमुन्यातील कोरे निविदा फॉर्म दिनांक २४ जानेवारी २०१४ ते ६ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत ( रविवार व सुट्टीचेदिवस सोडून ) 
कार्यालयीन कामकाजाचे वेळेत सकाळी ११-०० ते दुपारी १-०० व दुपारी २-३० ते सायंकाळी ४-०० वाजेपर्यंत या कार्यालयाच्या खरेदी विभाग, बै. जी . शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे येथे मिळतील. 

( २ ) निविदेच्या कोऱ्या फॉर्मची किंमत ( परत न मिळणारी ) रोख या कार्यालयातच भरावी लागेल . कोऱ्या निविदा फॉर्मची किंमत मनीऑर्डरद्वारा 
स्वीकारली जाणार नाही. तसेच कोरे निविदा फॉर्म टापालाद्वारे पाठविले जाणार नाहीत . 

( ३ ) संपूर्ण भरलेल्या निविदा सादर करण्याचा अंतिम दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत असून त्यानंतर प्राप्त झालेल्या निविदा 
स्वीकारल्या जाणार नाहीत . निविदेचा प्रथम लिफाफा दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी ३-३० वाजता अधिष्ठाता यांचे दालनात निविदाकारांच्या /त्यांचे 
प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत उघडण्यात येईल . 


( ४ ) अटी व शर्ती निविदेसोबत प्राप्त होतील . 


अधिष्ठाता, 
बै . जी . शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , 

पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३ -९, शके १९ ३५ 
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FIRST EXTENSION 


Dean , B. J. Government Medical College, Pune had invited Tender for purchase of Instruments for various 
Departments of this institution from Manufacturers/Retailers/Authorised Dealers etc. from 20th December 
2013 to 9th January 2014 (excluding Government holidays ). Due to less response , Dean , B. J. Government 
Medical College, Pune is herewith giving first extension to submit tenders. Sealed tender is to be submitted 
in two bid system . Cost of tender form for various instruments is mentioned in column below : 


Name of the Instrument 


Sr. 
No. 


Reqd . Nos . 


Blank Tender 

form cost 


E.M.D. 
Amount 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Rs. 


Rs. 


1 


3 


500 


2 


4 


250 


3 


1 


250 


Imported Self Illuminated Binacular Microscope 
Vaccum Cleaner 
I. V. Stimulator 
Portable X -Ray Machine 
Spilt AC 4 Tone 
CentralMonitoring Station 


5,400 
3,000 
1,620 
3,000 
5,700 
6,960 


4 


1 


500 
500 


5 


2 units of 2 ton 


6 


2 


500 


( 1) The Blank tender form are available from 24th January 2014 to 6th February 2014 ( excluding holidays) 
during office hours between 11-00 a.m. to 1-00 p.m. and 2-30 p.m. to 4-00 p.m. in the Purchase Section , 
B. J. Government Medical College, Pune. 


( 2 ) Blank tender forms are available on cash payment (Non -refundable) as shown against each item . Cost 
of blank tender form will not be accepted by money order or any other form i.e. D.D. etc. Tender form will not 
be sent by post . 

( 3 ) Last date to accept the tender form is 7th February 2014 till 3-00 p.m. After that tender form will not 
be accepted . First bid of the tender will be opened on 7th February 2014 at 3-30 p.m. in Dean s Chamber in 
the presence of tenderer or their representatives. 


(4 ) Terms and Conditions attached with tender form . 


Dean , 
B. J. Government Medical College , Pune. 


भाग दोन ( पुरवणी) -२ 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०१४/ माघ ३- ९, शके १९ ३५ 


प्रथम मुदतवाढ 


. 


महाराष्ट्र राज्याच्या राज्यपालांच्या वतीने आयुक्त , मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे राज्यातील मत्स्यबीज केंद्रांसाठी सन २०१३-१४ या वर्षासाठी 
खालील खरेदीसाठी उत्पादक संस्था, कंपन्या / अधिकृत विक्रेते / पुरवठादार यांच्याकडून सीलबंद निविदा मागवीत आहेत. निविदा दोन लिफाफा (टू बीड ) पद्धतीने 
स्वीकारण्यात येतील. निविदा सूचना, अटी व शर्ती इत्यादी http://maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर दिनांक १५ जानेवारी २०१४ ते 
दिनांक २९ जानेवारी २०१४ या कालावधीत प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत : 
( १ ) ( ब ) भातकोंडा 

४०.० ९ ( टन ) 
( फ ) नायलॉन हाप्पा 

५०५ नग 
( ग ) संप्रेरक ( ओव्हाटाईड ) 

६१० नग 
( २ ) कोऱ्या निविदा प्रपत्राचीकिंमत 

रुपये १,००० , रुपये ७५०, रुपये ७५० 
( ३ ) निविदा विक्रीचा दिनांक 

दिनांक १५ जानेवारी २०१४ ते दिनांक २९ जानेवारी २०१४ , 

दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत . 
( ४ ) निविदा दाखल करण्याची अंतिम तारीख 

दिनांक २ ९ जानेवारी २०१४ , संध्या ५-०० वाजेपर्यंत 
निविदा उघडण्याची तारीख 

दिनांक ३० जानेवारी २०१४ रोजी ( शक्य झाल्यास) 
( ६ ) बयाणा रक्कम 

रुपये ५,००० [ सहायक संचालक ( वित्त ) , 
आयुक्त , मत्स्यव्यवसाय कार्यालय , मुंबई यांचे नावे 

राष्ट्रीयीकृत बँक डी. डी. ] 
सुरक्षा अनामत रक्कम 

पुरवठा करावयाच्या साहित्य किमतीच्या ३ % 
( ८ ) बँक हमी 

पुरवठा करावयाच्या साहित्य किमतीच्या १० % 
निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर बयाणा रक्कम डी . डी . परत करण्यात येईल . निविदेच्या अटी , शर्ती व पुरवठा साहित्याचा तपशील इत्यादी 
दर्शविणारे कोरे निविदा संच आयुक्त , मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई तारापोरवाला मत्स्यालय , नेताजी सुभाष मार्ग, चर्नी रोड, मुंबई ४०० ००२ 
( कार्यासन क्र . २ ) येथे मिळतील. 


आयुक्त , मत्स्यव्यवसाय , 
महाराष्ट्र राज्य , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०१४/ माघ ३- ९, शके १९ ३५ 


११ 


द्वितीय मुदतवाढ 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय , लातूर येथे खालील यंत्रसामग्री व उपकरणे खरेदीकरिता दिनांक १८ ऑक्टोबर 
२०१३ ते १२ नोव्हेंबर २०१३ व दिनांक २६ डिसेंबर २०१३ ते ९ जानेवारी २०१४ या कालावधीत दोन लिफाफा पद्धतीत खालील उपकरणांच्या 
निविदा मागविण्यात आलेल्या होत्या. सदरील कालावधीच्या निविदेस पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे द्वितीय मुदतवाढ दिनांक २३ जानेवारी 
२०१४ ते ६ फेब्रुवारी २०१४ या कालावधीकरिता दोन लिफाफा पद्धतीत मागविण्यात येत आहेत : 


अ . क्र . 
( १ ) 


यंत्रसामग्री / उपकरणाचे नाव 

( २ ) 


नग 
( ३ ) 


निविदा फॉर्म किंमत 

( ४ ) 
( रुपये ) 


१ 


ईनडायरेक्ट ऑप्थलमोस्कोप 


१ 


५०० 


२ 


रेटीनोस्कोप 


२ 


२५० 


( १ ) निविदेच्या अटी व शर्ती आणि यंत्रांची विनिर्दिष्टे निविदा अर्जासोबत पुरविण्यात येतील. कोऱ्या निविदा अधिष्ठाता यांचे कार्यालय, 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय , लातूर येथे दिनांक २३ जानेवारी २०१४ ते ६ फेब्रुवारी २०१४ या कालावधीत 
कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १०-०० ते १-०० आणि दुपारी २-०० ते ५-०० या दरम्यान रोख रक्कम ( ना परतावा ) प्रत्यक्ष 
भरल्यानंतर मिळतील . कोऱ्या निविदा पोस्टाने पाठविल्या जाणार नाहीत . तसेच प्रसिद्ध केलेल्या यंत्रसामग्रीच्या नगांची संख्या कमी अधिक 
करण्याचा अथवा निविदा पूर्णपणे रद्द करण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात आलेला आहे. 

( २ ) वर दर्शविल्याप्रमाणे निविदेचा क्रमांक व तारीख आणि यंत्राचे नाव उल्लेखित केलेल्या मोहोरबंद लिफाफ्यातून पूर्ण भरलेल्या 
निविदा अधिष्ठाता , शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, लातूर यांचेकडे दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी 
१-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील आणि निविदाकारांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत निविदेचा लिफाफा क्रमांक १, दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४ 
रोजी दुपारी ३-३० वाजता उघडण्यात येईल . 

( ३) पोस्टाने / कुरिअरद्वारे पाठविलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 


अधिष्ठाता , 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
सर्वोपचार रुग्णालय , लातूर . 


भाग दोन ( पुरवणी) -२ अ 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३- ९, शके १९ ३५ 


SECOND EXTENSION 


Sealed Tenders of Two Bid Systems are invited from the stockist and manufacturers for the supply of — 


Sr. No. 


Name of Equipment / Instruments 


Quantity 


Tender form fees 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( Rs.) 


1 


Indirect Opthalmoscop 


1 


500 


2 


Retinoscop 


2 


250 


The Tender s rates quoted is must be vaild upto 6 months and also for further period for supply . Due date 
of Tender 6th February 2014 . 

The Tender forms alongwith the detailed specification of the machinery and equipment 
are available at the office of the Dean , Government Medical College and General Hospital, Latur, on any 
working day between 10-00 a.m. to 1-00 p.m.and 2-00 p.m. to 5-00 p.m. from the dated 23rd January 2014 to 
6th February 2014. The cost of the tender form as shown against each item should be paid in cash and is non 
refundable form fees (Demand Draft, Postal Order will not be accepted). 

The sealed tenders must be submitted to the Dean , Government Medical College and Hospital, Latur upto 
1-00 p.m.on the dated 6th February 2014. The Sealed Tenders will not be accepted by post / courier . 

The tenders received in the due timewill be opened on dated 7th February 2014 at 3-30 p.m. in Dean s 
Chamber . The tenderers remain present at the time of opening of tenders. 

The tender formsmust be accompanied with , 
( 1) Valid Income Tax Cerficate . 


( 2 ) Sales Tax Clearance Certificate . 


( 3 ) Demand Draft of Nationalised Bank full Earnest Money Deposit (EMD ) at 3 % on the estimated value of 
the tender in the name of the Dean , Government Medical College and Hospital, Latur. If any of the documents 
refered as above do not accompany with the tender it will be rejected by sanctioning authority . All rights are 
reserved by Dean , Government Medical College and Hospital, Latur . 


Dean , 
GovernmentMedical College and 

Hospital, Latur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०१४/ माघ ३- ९, शके १९ ३५ 


१३ 


द्वितीय मुदतवाढ 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या वतीने आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांनी निविदा सूचना क्र . आदुवि -७ /टेंडर नोटीस/ २०१३-१४ /१-६ अन्वये 
ई-निविदा मागविल्या आहेत. त्यापैकी खालील कामांसाठी ई-निविदेस द्वितीय मुदतवाढ देण्यात येत आहे : 

अ . क्र . ६. शासकीय दूध योजना, गोंदिया येथे ताशी ५,००० लि . क्षमतेचेमिल्क पाश्चराईझर (१ नग ) पुरवठा , उभारणी व कार्यान्वित करणे. 

१. निविदेची अधिसूचना व सविस्तर अटी व शर्ती साईट क्र . http://mahatenders.gov.in वर उपलब्ध राहतील. निविदा डाऊनलोड 
करण्याबाबत , ऑनलाईन सादर करण्याबाबतच्या प्रक्रियेविषयी व निविदा उघडण्याच्या प्रक्रियेविषयी मार्गदर्शक सूचना http://mahatenders.gov.in 
वर डाऊनलोड करता येतील . 

हेल्प सपोर्ट : टोल फ्री नं . १८००-२३३-७३१५ . 

२. निविदेची कागदपत्रे या साईट क्र . http://mahatenders.gov.in वर दिनांक ३१ जानेवारी २०१४ रोजी सकाळी ११-०० पर्यंत पाहता , 
डाऊनलोड व इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेटमध्ये सादर करता येतील . 

तांत्रिक देकार हा दिनांक २ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी २.०० वाजता आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, 
वरळी, मुंबई येथे http://mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर उघडण्यात येईल . 

मूळ निविदा सूचनेच्या इतर तपशिलात बदल नाही. 


३ . 


वाय. ई. केरुरे ( भा.प्र.से.), 
आयुक्त , दुग्धव्यवसाय विकास , 

महाराष्ट्र राज्य , मुंबई . 
महाराष्ट्र राज्याच्या राज्यपालांच्या वतीने . 


SECOND EXTENSION 


On behalf of the Governor of Maharashtra , the undersigned had invited e - Tenders vide Tender Notice 
No. DDC -7 /tender notice / 2013-14 / 1-6 , for various works . Second Extension is hereby given for the tender 
of following works and the Revised Schedule for the e - Tender is as follows : 

Sr. No. f. Supply, Installation and Commissioning of 5,000 LPH cap. Milk Pasteuriser at Government 
Milk Scheme, Gondia . 

1. All the notifications and details, terms and conditions regarding this tender notice are published 
online on website http://mahatenders.gov.in . The guidelines to download the tender documents and online 
submission of bids can be downloaded from website http://mahatenders.gov.in . 

Help support : Toll free No. 1800-233-7315. 
2. Bidding documents can 

be seen , 

downloaded and submitted from the website 
http://mahatenders.gov.in upto 31st January 2014 , 11-00 hrs. 

3. Technical bids will be opened online on 2nd February 2014 at 14-00 p.m. at office of the Dairy 
Development Commissioner, Maharashtra State, Worli, Mumbai on website http://mahatenders.gov.in . 

All other details of original tender notice remain unchanged . 


Y. E. KERURE ( I.A.S.) , 
Dairy Development Commissioner , 

Maharashtra State, Mumbai . 


For and on behalf of the Governor of Maharashtra. 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते 

बुधवार , 

जानेवारी २३-२९ , २०१४/ माघ ३ - ९ , शके १ ९ ३५ 


जिल्हा शल्यचिकित्सक , जिल्हा रुग्णालय , सातारा 


निविदा सूचना 


जिल्हा रुग्णालय, साताऱ्याकरिता रिकामे मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स , नायट्रस सिलेंडर्स भरून देणे , सिलेंडर्सचेस्पिंडल, व्हॉल्व्ह बदलणे , टेस्टींग / 
इतर दुरुस्ती संदर्भात मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत : 

(१ ) निविदा फॉर्म किंमत रुपये ५०० व सुरक्षा ठेव रक्कम रुपये २०,००० . 
( २ ) निविदा फॉर्म विक्री कालावधी दिनांक २२ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१४. 

( ३ ) निविदा फॉर्म कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११-०० ते सायंकाळी ५-०० व दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१४ रोजी 
दुपारी १२-३० वाजेपर्यंत या वेळेत मिळतील . 

( ४ ) निविदेच्या अटी व शर्ती निविदा फॉर्ममध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राहतील. 

( ५ ) पूर्ण भरलेल्या निविदा दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१४ अखेर कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत दुपारी १-०० वाजेपर्यंत 
स्वीकारल्या जातील . 

( ६ ) निविदा उघडण्याचा दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सायंकाळी ४-०० वाजता राहील . 
( ७ ) कोणतीही निविदा कोणतेही कारण न देता नामंजूर करण्याचा अधिकार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी राखून ठेवला आहे . 
( ८ ) निविदाधारकांनी आपल्या मोहोरबंद निविदा नमूद केलेल्या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत आणून द्यावेत . 


क्र . जिरुसा / औभां/ ऑ.रि./ ८६० /१४ , 
दिनांक १३ जानेवारी २०१४ . 


जिल्हा शल्यचिकित्सक , 
जिल्हा रुग्णालय , सातारा . 
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जिल्हा पशुसंवर्धन , 

उप आयुक्त , जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, जळगांव 


निविदा सूचना 


जिल्हा पशुसंवर्धन , उप आयुक्त, जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, जळगांव हे खाली दर्शविल्याप्रमाणे जिल्ह्याअंतर्गत व जिल्ह्याबाहेर द्रवनत्र व द्रवनत्रपात्रांचे 
वाहतुकीकरिता सीलबंद निविदा मागवीत आहेत. निविदा फॉर्म दिनांक १६ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत ठीक सकाळी 
११-०० वाजेपर्यंत जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, जळगांव, महाबळ कॉलनी रोड, जळगाव या कार्यालयात स्वीकारल्या जातील व शक्यतो दिनांक ५ फेब्रुवारी 
२०१४ रोजी दुपारी १५-०० वाजता हजर निविदाधारकांच्या समक्ष उघडण्यात येतील : 


अ.क्र 


कामाचा तपशील 


वाहनाचा प्रकार 


वाहन पुरविण्यासाठी 


द्रवनत्र पात्रांची 
एकूण संख्या 


तारखा 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


गरजेनुसार 


कमीत कमी ५० 
किंवा गरजेनुसार 


१ जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र , जळगांव येथून द्रवनत्रपात्रे 

घेऊन जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र , नाशिक येथून किंवा 
पशुधन विकास अधिकारी, जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, 
जळगांव हे सांगतील तेथून भरून आणणे व तालुका 
निहाय वाटप करणे. 


५० लिटर क्षमतेचे कमीत कमी 
५० द्रवनत्र पात्रे घेऊन जाण्याची 
क्षमता असलेले मिडियम गुड्स 
व्हेईकल या प्रकारातील वाहन . 


द्रवनत्र वाटपाचे मार्ग व अंतर कि.मी. 


अ . क्र . 


मार्गाचे नाव 


किलोमीटर 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


४ 


५ 


भोकर मार्ग 
२ चाळीसगांव मार्ग 
३ एरंडोल मार्ग 

पाचोरा मार्ग 

पारोळा मार्ग 
६ जामनेर मार्ग 
७ 

यावल मार्ग 
८ मुक्ताईनगर मार्ग 
९ रावेर मार्ग 
१० 

चोपडा मार्ग 
११ अंमळनेर मार्ग 
१२ जळगांव ते नाशिक व 

परत जळगांव. 


१८५ कि.मी. 
४०३ कि.मी. 
३०५ कि.मी. 
२६४ कि.मी. 
२५१ कि.मी. 
२५६ कि.मी. 
१९ ७ कि.मी. 
३०७ कि.मी. 
२५६ कि.मी. 
३०३ कि.मी. 
२४६ कि.मी. 
५०६ कि.मी. 


वरील द्रवनत्र पात्रांबरोबर आवश्यकतेप्रमाणे वीर्यमात्रांची, औषधांची व कोणत्याही शासकीय मालाची वाहतूक करावी लागेल . 

निविदा नियम व अटी उपरोक्त नमूद केलेल्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये सकाळी १०-०० ते सायंकाळी १७-०० या वेळेत रविवार व 
शासकीय सुटीचे दिवस सोडून पहावयास मिळतील . 

कोरे निविदा फॉर्म विक्री दिनांक १६ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत सोमवार ते शुक्रवार सकाळी १०-०० ते 
सायंकाळी १७-०० व शनिवारी सकाळी १०-०० ते दुपारी १४-०० या वेळेत मिळतील . निविदा फॉर्म किंमत रुपये १,००० ( अक्षरी रुपये एक हजार 
मात्र) . 

वाहतुकदाराची निविदा स्वीकारणे अथवा नाकारणे याचा अधिकार कोणतेही कारण न सांगता निविदा निविड समितीस राहील. 
वाहतुकीसाठी वाहन दहा वर्षाचे आतील असावे. 


क्र . तांत्रिक /जिपउआ/ द्रवनत्र / ३९-४१/ २०१४ , 
दिनांक १० जानेवारी २०१४ . 


जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त , 
जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र, जळगाव . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३ -९, शके १९ ३५ 


अधीक्षक अभियंता, घाटघर (विवयां ) मंडळ , कळवा, 

ठाणे 


फेर ई- निविदा सूचना 


अधीक्षक अभियंता, घाटघर (विवयां ) मंडळ , सहकार विद्या मंदिरसमोर, जुना मुंबई- पुणे महामार्ग, कळवा, ठाणे-५ , दूरध्वनी क्र . ०२२ 
२५४४४४८७ फॅक्स क्र . ०२२-२५४१४४७१ , ई मेल segemc@yahoo.co.in हे राज्यपाल , महाराष्ट्र शासन यांच्यावतीने महाराष्ट्र शासनाच्या 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणीकृत असलेल्या अ वर्ग परवानाधारक विद्युत कंत्राटदारांकडून खालील नमूद केल्याप्रमाणे कामाच्या ब -१ टक्केवारीत 
त्यांची पूर्वअर्हता निश्चित करण्यासाठी ऑनलाईन फेर प्रस्ताव मागवित आहेत : 


पूर्व अर्हता दस्तावेज वरील संकेतस्थळावर दिनांक २२ जानेवारी २०१४ पासून दिनांक २९ जानेवारी २०१४ पर्यंत उपलब्ध होऊ शकतील. 


अ . क्र . 


कामाचे नाव 


इसारा रक्कम 


कामाचा 


अंदाजित रक्कम 

( लक्ष ) 
( ३ ) 
रुपये 


अवधी 
( ५ ) 


( १ ) 


( लक्ष ) 
( ४ ) 
रुपये 


( २ ) 


१ 


१६४.५२ 


१.६५ 


८ महिने 


बिरवाडी उपसा सिंचन योजना , ता . शहापूर , जिल्हा ठाणे करिता विद्युत 
पुरवठा करण्यासाठी २२/ ३.३ के.व्ही क्षमतेचे विद्युत कळयंत्र उपकरणे , 
१.२५० एम.व्ही.ए. क्षमतेचे रोहित्र , एक्स एल पी ई पॉवर आणि कंट्रोल 
केबल इत्यादींचे संकल्पन, उत्पादन , पुरवठा, साठवण, विमा उभारणी, 
चाचणी , कार्यान्वितीकरण आणि कार्यान्वितीकरणानंतर दोन वर्षे परिचलन 
व देखभालीचे काम . 


पूर्व अर्हता निविदेचे शुल्क रुपये २,००० (रुपये दोन हजार मात्र ) 

टीप .- ( १) निविदा सूचना व सविस्तर निविदा सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या http://maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध आहे . 


( २) जे निविदाकार पहिल्यांदाच ई-निविदा प्रक्रियेत भाग घेत आहेत त्यांना वरील संकेतस्थळावर दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार प्रथम डिजीटल 
सिग्नेचर सर्टिफिकेट , युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे. ई-निविदा प्रक्रिया संदर्भात सर्व माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध 
आहे . 


( ३) ई-निविदा ( डाऊन लोड / अप लोड ) संबंधी काही सहायता आवश्यक असल्यास फोन नं . ०२०-२५३१५५५५ ई-निविदा कार्यप्रणाली मदत 
कक्ष, support.gom@nextenders.com यांच्याशी संपर्क साधण्यात यावा . 


( ४ ) प्रस्ताव सादर करण्यासाठी निविदाकार यांनी केलेल्या आर्थिक खर्चास जबाबदार न राहता कोणताही एक किंवा सर्व प्रस्ताव फेटाळण्याचे 
किंवा संपूर्ण प्रस्ताव प्रक्रिया रद्द करण्याचे अधिकार निम्न स्वाक्षरीकारांनी राखून ठेवले आहेत . 


अघीक्षक अभियंता , 


घाटघर (विवयां ) मंडळ , 


कळवा, 


ठाणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३-९, शके १९ ३५ 


SUPERINTENDING ENGINEER , GHATGHAR ( E and M ) CIRCLE , KALWA , THANE 


Recalled e - Tender Notice 


Online pre - qualification documents are Re -invited from the licensed Class A electrical contractor 
registered with P.W.D., Government of Maharashtra for and on behalf of the Governor of Maharashtra in 
B1 form , for the following work by the Superintending Engineer , Ghatghar (E and M ) Circle , Kalwa , 
Thane -5 , Ph . No. 022-25444487, Fax . No. 022-25414471, E mail : segemc@yahoo.co.in : 

The blank pre - qualification bid document is available on website from 22nd January 2014 to 
29th January 2014 . 


Name of work 


Sr. 
No. 


Estimated 

Cost 
(Lakh ) 


Earnest 
Money 
(Lakh ) 


Time limit 
completion of 
work from 

date of 
work order 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 
Rs . 


(4 ) 
Rs. 


1 


164.52 


1.65 


8 months 


Design , manufacture, test before dispatch , supply , 
transport up to storage site, re-transportation 
up to erection site , loading and unloading of 
equipments/meterial, insurance till taking over by 
department , erection , testing commissioning and 
two years operation and maintenance after 
commissioning of 22 /3.3 KV Switchyard equipment, 
power transformer , XLPE power and control cables 
etc. of Birwadi Lift Irrigation Scheme, Tal. Shahapur , 
Dist . Thane. 


Cost of PQ documents Rs. 2,000 (Rs. Two thousand only ). 

Tender notice and detail tender notice is available on Government of Maharashtra website http : // 
maharashtra.etenders.in 


The Bidders participating first time in e- Tendering process will have to procure Digital Signature 
Certificate. Username and password from competent authorities as per guideline mentioned on homepage 
of the website . 

All requisite information required for the submission of PQ document is available in the above said 
website . If any assistance is required regarding e - Tendering ( upload or download ) please contact Phone 
No. 020-2531 5555 , 9167969601/04 . e - tendering help desk support.gom@nextenders.com 


The undersigned reserves the right to reject any or all the bids or annual the process without assigning 
any reason and without being responsible for the cost incurred by the bidder in preparing his bid 


No. SE /GEMC /Unit - 2 Ghatghar/ 133 , 
dated the 16th January 2014 . 


Superintending Engineer, 
Ghatghar ( E and M ), Circle , 

Kalwa, Thane . 


ATT HA ( arquit)—3 


BC 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३-९, शके १९ ३५ 


PRINCIPAL , STATE LEVEL TRAINING CENTRE , GOKHALENAGAR , PUNE 


Tender Notice 


Sealed tenders ( Two Bid System ) are invited by the Principal, State Level Training Centre, Gokhalenagar, 
Pune 411 016 in prescribed format from manufacturers and their authorized dealers/distributors by Two Bid 
System ( T - 1 : Technical Envelope and C - 1 : Commercial Envelope ) for finalizing rate contract for two years 
during the period 2013-2015 for supply of Training Material (Bag, Note Pad , Pen ), Multimedia Projector and 
Sound System for Class Room to Principal, State Level Training Centre , Gokhalenagar , Pune 411 016 of the 
Animal Husbandry Department , Government of Maharashtra . 

Tender time Schedule is as given below . Tender Form alongwith terms and conditions can be obtained 
from office of the Principal, State Level Training Centre, Gokhalenagar , Pune 411 016 from dated 23rd 
January 2014 to 12th February 2014 during 11-00 a.m. to 5-00 p.m. all working days and on 13th February 
2014 upto 1-00 p.m. by payment of Rs. 750 (Rs. Seven Hundred and Fifty only ) as the cost of tender form . 
The payment shall be made in cash or in the form of Demand Draft drawn on any Nationalized Bank in 
favour of “ Administrative Officer to the Principal, State Level Training Centre , Gokhalenagar , 
Pune 411 016 ” payable at Pune. Cost of tender form is non - refundable. The tender form can be obtained 
by post by paying cost of tender form and Rs. 50 extra as postal charges. The amount can be sent by Money 
Order /DD drawn on any Nationalized Bank in favour of “ Administrative Officer to the Principal, State Level 
Training Centre, Gokhalenagar , Pune 411 016 payable at Pune . The form will be sent by Registered Post . 
The institute is not responsible for postal delay while obtaining the tender form or for late submission of 
tender form . 


Earnest Money Deposit of Rs. 5,000 (Rs. Five Thousand only ) in the form of Demand Draft drawn on 
any Nationalized Bank in favour “ Administrative Officer to the Principal, State Level Training Centre , 
Gokhalenagar , Pune 400 016 ” payable at Pune , should be submitted alongwith tender form . 

Following quantity or tender items is required : 


1000 Nos. 


( 1) Training Material (Bag , Note Pad , Pen ) 
( 2 ) Multimedia Projector 


2 No. 


( 3 ) Sound System for one Class Room 

1 Set 
(Power Speakers - 2 Audio Mixer Six Channel- 1 

Podium Mike, Hand Mike, Collar Mike one each ). 

Separate tenders should be submitted for each item . The sealed envelope should mention name of item 
in bold letters for which tender is submitted . Detailed description of the items is available in the tender form 
( Annexure - A ). Regarding Training Material and sound system rates for complete set should be quoted . 
Submission of sample of training material is compulsory . 

Tender Time Schedule is as under : 


( 1 ) Sale of Blank tender form 


From dated 23rd January 2014 to 


( 2 ) Submission of tender 


13th February 2014 upto 1-00 p.m. 
Dated 13th February 2014 upto 3-00 p.m. 
Dated 13th February 2014 upto 3-30 p.m. 


( 3 ) Opening of tender 


Right to accept or reject any or all tenders without assigning any reason , vests with the undersigned . 


$ . 79 /20 /fragt/ ai-8 / R88 / R028 , 
दिनांक १७ जानेवारी २०१४ . 


Principal, 
State Level Training Centre , 

Gokhalenagar , Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३- ९, 


शके १ ९ ३५ 


१ ९ 


द्वितीय मुदतवाढ 


अधिष्ठाता , शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , मिरज व संलग्नित रुग्णालयांकरिता , निम्ननिर्देशित उपकरणे खरेदी करण्यासाठी 
अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने दुसरी मुदतवाढ दिनांक २३ जानेवारी २०१४ ते २ फेब्रुवारी २०१४ या कालावधीसाठी पुरवठादारांकडून दोन लिफाफा 
पद्धतीनुसार मोहोरबंद निविदा मागवीत आहेत : 


तपशील/ यंत्रसामग्रीचे नाव 


प्रस्तावित नग 


बयाणा रक्कम 


निविदा 
क्रमांक 


निविदा फॉर्मची 

किंमत 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


रुपये 


१ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय , मिरज - 


नग २ 


५०० 


५,००० 


( २ ) 
( ४ ) 


इन्फ्युजन पंप 
इन्फ्युजन पंप 


नग २ 


५०० 


५,००० 


२ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , मिरज 
( १ ) ए स्कॅन- स्कॅन प्लस 
( ४ ) क्लोज सर्किट कलर व्हीडिओ इक्विपमेंट 


नग १ 


५०० 


५,००० 


नग १ 


५०० 


५,००० 


( १) निविदेच्या अटी व शर्ती निविदेसोबत पुरविण्यात येतील . कोऱ्या निविदा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय , मिरज येथील 
प्रशासकीय कार्यालयात दिनांक २३ जानेवारी २०१४ ते २ फेब्रुवारी २०१४ अखेरच्या कालावधीत कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी ( शासकीय 
सुट्ट्या सोडून ) सकाळी ११-०० ते दुपारी १-०० आणि दुपारी २-०० ते सायंकाळी ५-०० च्या दरम्यान ( ना -परतावा ) रोख रक्कम भरल्यानंतरच 
मिळतील. मनीऑर्डर स्वीकारली जाणार नाही . 

( २) वर दर्शविल्याप्रमाणे उपकरणाच्या मोहोरबंद लिफाफ्यातील निविदा अधिष्ठाता , शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय , मिरज 
यांच्याकडे दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी (मंगळवार) सायंकाळी ४-०० वाजेपर्यंत स्वीकारल्या जातील . 

( ३) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , मिरज यांनी कोणतीही निविदा कारण न दर्शविता स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा 
अधिकार राखून 

ठेवलेला आहे . 
( ४) निविदाकारांच्या/प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत निविदा दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी ( बुधवार ) सकाळी ११-०० वाजता मा . अधिष्ठाता , 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , मिरज यांच्या दालनात उघडण्यात येतील . 


अधिष्ठाता , 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय , 

मिरज . 


भाग दोन ( पुरवणी ) -३ अ 
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द्वितीय मुदतवाढ 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , नागपूर ह्या संस्थेकरिता खालील नमूद यंत्र उपकरणांची खरेदी करण्याकरिता उत्पादक , अधिकृत विक्रेते 
यांच्याकडून द्वि -लिफाफा पद्धतीने मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत : 

यंत्र उपकरणांचे सविस्तर वर्णन आणि अटी व शर्ती नमूद असलेले कोरे निविदा फॉर्म , अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , 
नागपूर यांच्या कार्यालयात महाविद्यालय भांडारामध्ये कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी दिनांक २४ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४ 
पर्यंत सकाळी ११-०० ते सायंकाळी ४-०० या कालावधीत निविदा शुल्क ( ना - परतावा) रोखीने भरून मिळेल. 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


भरावयाची कमीत कमी 


अनु. 
क्रमांक 
( १ ) 


कोरे निविदा 
फॉर्म किंमत 

( ४ ) 


बयाणा रक्कम 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


( रुपये) 


( रुपये ) 


१ 


लॅमीनार फ्लो 


१ 


२५० 


३,००० 


निविदा स्वीकारण्याचा अंतिम दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी २-०० वाजेपर्यंत राहील . 
तांत्रिक निविदा उघडण्याचा दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी ३-०० वाजता. 

उपरोक्त निविदेतील नगांच्या संख्येत बदल करण्याचा, विशिष्ट एक किंवा अधिक बाबींची निविदा रद्द करण्याचा किंवा प्रसिद्ध करण्यात 
आलेली पूर्ण निविदा रद्द करण्याचा अधिकार, अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , नागपूर यांनी राखून ठेवलेला आहे . 

निविदा फॉर्मची किंमत मनीऑर्डर , डी . डी ., पोस्टल ऑर्डरच्या स्वरूपात स्वीकारण्यात येणार नाहीत . तसेच कोरे निविदा फॉर्म पोस्टाद्वारे 
पाठविण्यात येणार नाहीत . 


डॉ . आर . एम . पोवार , 

अधिष्ठाता, 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , नागपूर . 


SECOND EXTENSION 


Due to poor response Dean , Government Medical College invites tender under two bid system to 
purchase of items mentioned below . The specification of item is mentioned in the tender form . Tender form 
will be issued as per price mentioned (non -refundable ) from dated 24th January 2014 during working hours 
to dated 7th February 2014 ( 11-00 a.m. to 4-00 p.m.) and on working days . Tender form will be accepted till 
dated 7th February 2014 upto 2-00 p.m. Envelope No. 1 ( Technical Bid ) will be opened on the same day at 
3-00 p.m. Right to reject one or all tenders are reserved with the undersigned : 


Description 


Qty . 


EMD 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Tender 
Cost 
( 4 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


( Rs. ) 


1 Laminar Flow 


( Rs. ) 
3,000 


1 No. 


250 


Dean , 
Government Medical College , Nagpur . 
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२१ 


FIRST EXTENSION 


Tender enquiry Nos . as mentioned below was published in Maharashtra Government Gazette, Part- II 
( Supplement) dated 26th December 2013 inviting online tenders in “ Two Envelopes System " ( i.e. Technical Bid 
and Commercial Bid ), for supply of below mentioned items for Maharashtra Police . First Extension has been 
given to following tender on technical reasons : 

Details as Under : 


Sr. Tender 
No. No. 
( 1) ( 2 ) 


Tender reference No. 


Item 


Estimated 
Quantity 

(5 ) 


Tender Form 

Fees 
(6 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


Rs. 


1 


442 


2,000 


No. DGP / 17 /6162/State 
Plan - B.B . for BDDS - 20 / 
98/2013 . 


20 
+ 25 % 


The Body Building for BDDS 
Van . 
(As per specifications attached 
alongwith ). 
Note . — The price of the Chassis 
should be mentioned 
separately . 


* Validity of above tender is for a period of 120 days from the date of opening of tender . 


Note . — The terms and conditions of the e - Tender in prescribed pro - forma are available on 
https://mapo.maharashtra.etenders.in . Tender Documents alongwith specifications can be downloaded by 
interested bidders from 16th January 2014 , 10-00 hours upto 3rd February 2014 , 15-00 hours . The bidders have 
to submit their bids online on the Electronic Tendering System of Maharashtra Police . The bidder has to 
complete the various stages of the tender as per the Time Schedule published on the Electronic Tendering 
System . 

Bidder has to submit separate Demand Draft for Tender Form Fee and EMD (wherever applicable ) in 
sealed envelop in the name of " Director General of Police , Maharashtra State " payable at Mumbai on orbefore 
15-00 hours on 4th February 2014 ( The reference and equipment name should be written on envelop ). The 
tender without prescribed fee will not be accepted . The Tender Inviting Authority shall not be responsible if 
the Tender Form Fee and EMD is received late due to postal delay . 

The Director General and Inspector General of Police,Maharashtra State, reserves every right to cancel 
the whole tender , or part thereof, without assigning any reason . Since the above purchase is subject to 
availability of funds from the Government, the quantity of the equipment to be ordered may vary . 

For further information , please see the detailed Tender Notice published on https : // 
mapo.maharashtra.etenders.in 

For support on operations of Electronic Tendering system , the interested bidders may please contact on 
022-2661 1117 /020-2531 5555 , 9167969601/04/14 . 


Additional Director General of Police (P. and C.) , 

For Director General of Police , 
Maharashtra State, Mumbai. 
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COMMISSIONER OF FISHERIES , MAHARASHTRA STATE , MUMBAI 


Tender Notice 


On behalf of the Governor of Maharashtra , the undersigned invites online e- expression of interest for 
the following works : 


Sr. No. 


Name 


Tender Fees 


EMD 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( Rs.) 


( Rs.) 


1 


Live Fish Seed 


2,000 


50,000 


2 


Monofilament Nets 


2,000 


27,000 


3 


Non Mechanized Boats 


2,000 


24,000 


4 


Mechanized Boats 


2,000 


35,000 


5 


Ice Boxes 


2,000 


12,000 


• Complete Bidding process will be online (e-tendering) in two envelope systems. All the notifications 
and details, terms and conditions regarding , notice hereafter will be published online on website 
http://mahatenders.gov.in 

Bidding documents can be seen , downloaded and submitted from the website . 


• http://mahatenders.gov.in from dated the 17th January 2014 to dated the 7th February 2014 . 


• Technical and financial bids will be opened online on dated the 11th February 2014 , at 15-30 hrs. ( if 
possible ) or it will be informed to the qualified bidder . 

Pre-bid meeting will be held on 28th January 2014 , at 15-00 hrs. at office of the Commissioner of 
Fisheries , Charni Road , Mumbai 400 002 . 


Sealed envelope should be submitted on or before 10th February 2014 upto 14-30 p.m. at office of the 
Commissioner of Fisheries , Charni Road , Mumbai 400 002 . 


9. HR / 4 /03 08/ 8 / 2087 
दिनांक १७ जानेवारी २०१४ . 


Commissioner of Fisheries, 

Maharashtra State , Mumbai. 
For and on behalf of the Governor of of Maharashtra . 
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प्रथम मुदतवाढ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे नावे व करिता अधीक्षक , येरवडा मध्यवर्ती कारागृह , येरवडा, पुणे ४११ ००६ हे सन २०१३-२०१४ या वर्षाकरिता कारागृह 
उद्योगासाठी लागणाऱ्या खालील बाबींकरिता मोहोरबंद निविदा मागवीत आहेत 


Sr. 
No. 


Name of the Descriptions of goods with 

details of specifications 


Number 
or unit or 
quantity 

( 3 ) 


Price of 
Tender 
form 
( 4 ) 


Indenting 

Prisons 
( Consignee ) 

( 5 ) 


Date of 
submission 
of Tender 

( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


Rs . 


6 


30s Vat Zed Green Cotton Yarn 


500 


7 


30s Vat Light Orange Cotton Yarn 


500 


Yeravada 


8 


2 / 60P.C. Yarn 


750 


450 Kgs . 
( in cones ) 
250 Kgs. 

( in cones ) 
1,000 Kgs . 

( in cones ) 
3,000 Kgs . 

( in cones ) 
1,000 Kgs . 
( in cones ) 


Central 
Prison 


7th February 

2014 
11-00a.m. 


9 


4 N. M. Showdy woolen yarn (light Brown) 


1,000 


10 


Acrolic Woolan Yarn ( Various col. ) 


1,000 


निविदा फॉर्म व अटी कार्यालयीन वेळेत ( सकाळी ९-०० ते दुपारी १-०० व सायंकाळी ४-०० ते ५-०० ) दिनांक २४ जानेवारी २०१४ ते 
दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सकाळी ११-०० वाजेपर्यंत उपलब्ध राहतील. निविदेतील मालाचे परिमाण कमी/ जास्त करण्याचे तसेच निविदा 
प्रक्रिया रद्द करण्याबाबतचे सर्व हक्क खरेदी अधिकारी यांचेकडे राहतील . अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, येरवडा, पुणे-६ हे अपिलीय 
अधिकारी असतील . 


अधीक्षक , 
येरवडा मध्यवर्ती कारागृह , पुणे . 
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FIRST EXTENSION 


For and on behalf of Governor of Maharashtra Superintendent, Yeravada Central Prison , Pune 411 006 
invites sealed tenders for prison industries for the financial year 2013-14 from reputed manufactures or through 
their authorized dealers for supply of following items : 
Sr. Name of the Descriptions of goods with Number Price of Indenting 

Date of 
No. details of specifications 

or unit or Tender Prisons submission 
quantity 

form ( Consignee ) of Tender 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

(6 ) 


Rs. 


6 


30s Vat Zed Green Cotton Yarn 


500 


30s Vat Light Orange Cotton Yarn 


500 


Yeravada 


8 2/60 P. C. Yarn 


750 


450 Kgs. 
( in cones ) 
250 Kgs. 

( in cones ) 
1,000 Kgs . 

( in cones ) 
3,000 Kgs . 

( in cones) 
1,000 Kgs . 
(in cones) 


Central 
Prison 


7th February 

2014 
11-00 a.m. 


9 


4 N. M. Showdy woolen yarn (light Brown ) 


1,000 


10 


Acrolic Woolan Yarn (Various col. ) 


1,000 


Tender form and conditions available in office time (9-00 a.m. to 1-00p.m . and 4-00 p.m.to 5-00 p.m.) 24th 
January 2014 to 7th February 2014 upto 11-00 a.m. Purchase officer of Superintendent, Yeravada Central 
Prison , Pune 411 006 office have a rights to increase or decrease the tender quantity and cancelling the tender 
procedure . Superintendent, Yeravada Central Prison , Pune 411 006 will be the Appellate Authority . 


Superintendent, 
Yeravada Central Prison , Pune. 
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संचालक , न्याय सहायक विज्ञान संस्था , 

नागपूर 


ई-निविदा सूचना 


न्याय सहायक विज्ञान संस्था , नागपूर या संस्थेकरिता दोन लिफाफे ( २ बिड सिस्टीम ) पद्धतीमध्ये अधिकृत उद्योजक , वितरक , पुरवठादार व शासनमान्य 
कंपन्यांकडून पुढील यंत्रसामग्री व उपकरणे खरेदीकरिता मोहरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ . क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


निविदा अर्ज 


अनामत 


निविदा 
क्रमांक 
( २ ) 


नग / 
संख्या 


रक्कम 


शुल्क 
( ५ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


रुपये 


१ 


१ 


५,००० 
५,००० 


२ 


१ 


३ 


१ 


४ 


१ 


५ 


१ 


६ 


१ 


रा.यो. १ 
रा.यो. २ 
रा.यो. ३ 
रा.यो. ४ 
रा.यो. ५ 
रा.यो. ६ 
रा.यो. ७ 
रा.यो. ८ 
रा.यो. ९ 
रा.यो. १० 
रा.यो. ११ 
रा.यो. १२ 


रिसर्च मायक्रोस्कोप प्लस कॅमेरा अटॅचमेंट 
स्टिरिओ मायक्रोस्कोप प्लस कॅमेरा अटॅचमेंट 
व्ही . सी . एस . ६००० 
मॅटलॅब ७.११ (१० युजर्स ) 
स्टेगॅनोग्राफी इनव्हेस्टीगेशन टुल्स 
हाय परफॉरमन्स थीन लेअर क्रोमॅटोग्राफी 
फोरियर ट्रान्सफॉर्म इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी 
रमण स्पेक्ट्रोमीटर 
क्रायोस्टॅट 
इंडक्टीव्हली कपल्ड प्लाझमा स्पेक्ट्रोमीटर 
रोटरी व्हॅक्युम इव्हेपरेटर 
इ.एस.डी.ए. ( ईलेक्ट्रोस्टॅटीक डिटेक्शन अॅपरेटस् ) 


२,००० 
२,००० 
२,००० 
२,००० 
२,००० 
२,००० 
२,००० 
२,००० 
२,००० 
२,००० 
२,००० 
२,००० 


५,००० 
५,००० 
५,००० 
५,००० 
५,००० 
५,००० 
५,००० 


७ 


१ 
१ 


८ 


९ 


१ 


१० 


१ 


५,००० 


११ 


१ 


५,००० 


१२ 


१ 


५,००० 


अटी व शर्ती 


(१) वरील साहित्याकरिता पूर्ण माहिती , अटी व शर्तीसह निविदा अर्ज दिनांक १८ जानेवारी २०१४ पासून http://maharashtra.etenders.in 
and http://dhe.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध राहील . 

( २ ) निविदा अर्ज व अनामत शुल्क संचालक , न्याय सहायक विज्ञान संस्था, नागपूर यांचेबँक ऑफ इंडिया , आर. टी . रोड, सिव्हील लाईन्स , नागपूर 
येथील खाते क्रमांक ८७० ९१०११०००२४३४ , आयएफएससी कोड बीकेआयडी ०००८७०९ मध्ये आरटीजीएस / एनईएफटी द्वारे जमा करावे. 

( ३) प्राप्त झालेल्या निविदा व निविदेतील नग संख्या कमी- जास्त करण्याचेकिंवा निविदेतील कोणतीही खरेदी पूर्णतः/ अंशतः न करण्याचे, नाकारण्याचे 
अधिकार संचालक , न्याय सहायक विज्ञान संस्था, नागपूर यांना राहतील . 

( ४) विहित कालावधीत प्राप्त झालेल्या निविदा उघडण्याचा दिनांक क्रमांक १ मध्ये दर्शविलेल्या संकेतस्थळावरील वेळापत्रकानुसार न्याय सहायक 
विज्ञान संस्था , नागपूर 

येथे उघडण्यात येईल . 
( ५ ) ई-निविदा प्रक्रिया असल्यामुळे निविदा ऑनलाईन सादर करणे अत्यावश्यक आहे. कोणत्याही प्रकारच्या निविदा न्याय सहायक विज्ञान संस्था , 
नागपूर येथील कार्यालयात स्वीकारल्या जाणार नाहीत . याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


संचालक, 
न्याय सहायक विज्ञान संस्था , नागपूर . 


भाग दोन ( पुरवणी) -४ 
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DIRECTOR , INSTITUTE OF FORENSIC SCIENCE , NAGPUR 


e - Tender Notice 


Online submission of e -tenders in two bid system are invited from the manufacturers and authorized 
agents/ suppliers for supply of the following equipments for the eductional use of Institute of Forensic Science , 
Nagpur : 


Instruments 


Quantity 


EMD 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Tender 
No. 
( 2 ) 


Tender 
Form Fee 

(5 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(6 ) 


Rs. 


Rs. 


1 


PL - 1 


2,000 


5,000 


Research Microscope + Camera Attachment 
Stereomicroscope + Camera Attachment 


2 


PL - 2 


1 
1 

1 


2,000 


5,000 


3 


PL - 3 


VSC 6000 


2,000 


5,000 


4 


PL - 4 


MATLAB 7.11 ( 10 Users) 


1 


2,000 


5,000 


5 


PL - 5 


1 


2,000 


5,000 


6 


PL - 6 


1 


2,000 


5,000 


7 


PL - 7 


1 


2,000 


5,000 


Steganography Investigation Tool 
High Performance thin layer Chromatography 
Fourier Transform Infrared Spetroscopy (FTIR ) 
Raman Spectrometer 
Cryostat 
Inductively Coupled Plasma Spectrometer 


8 


PL - 8 


1 


2,000 


5,000 


9 


PL - 9 


1 


2,000 


5,000 


10 


PL - 10 


1 


2,000 


5,000 


11 


PL - 11 


Rotary Vaccuum Evaporator 


1 


2,000 


5,000 


12 


PL - 12 


ESDA ( Electrostatic Detection Apparatus) 


1 


2,000 


5,000 


( 1) The tender forms and terms and condition alongwith detailed specifications of the above will be 

available from 18th January 2014 , as per time scheduled and key dates on website of the home page 

https://maharashtra.etenders.in e -tendering portal on http://dhe.maharshtra.etenders.in 
( 2) Payment should be made by NEFT/RTGS at the account of Director, Institute of Forensic Science , 

Nagpur (Account No. 870910110002434 IFSC : BKID 0008709 , Bank of India , Ravindranath Tagore 

Road Branch , Nagpur, Maharashtra 440 001. 
( 3) The undersigned reserves the right to enhance or reduce the quantity or to decide not to purchase 

any tender in full or in part or reject any or all tenders without assigning any reason whatsoever . 
(5 ) Tender submitted in the prescribed time limit shall be opened on as per time scheduled and key 

dates mention on website at the office of Institute of Forensic Science, R. T. Road , Civil Lines, 

Nagpur 440 001. 
(6 ) No tenders will be accepted at the office of Institute of Forensic Science , R. T. Road , Civil Lines, 

Nagpur 440 001. Only online submissions will be accepted alongwith requisite documents attached 
to the tender proposal. 


3. Rad / 319 / fast/ RC / R028 , 
दिनांक १६ जानेवारी २०१४. 


Director , 
Institute of Forensic Science , Nagpur. 
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२७ 


प्रथम मुदतवाढ 


केंद्र शासन , जिल्हा वार्षिक योजना तसेच राज्य योजनेअंतर्गत मंजूर केलेल्या निधीतून संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्या अधीनस्त 
असलेल्या राज्यातील शासकीय वैद्यकीय / दंत महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालये यांना लागणाऱ्या दर करारावर नसलेल्या यंत्रसामग्री खरेदीसाठी उत्पादक / 
अधिकृत एजंट यांच्याकडून विहित नमुन्यात ई-निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने मागवीत आहेत . ही जाहिरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन (पुरवणी) 
मध्ये सुद्धा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 
१. निविदा विक्रीचा कालावधी 

दिनांक २३ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ , 

सकाळी ११-०० ते संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
२. निविदा तयार करण्याचा कालावधी 

दिनांक २३ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ . 
३. निविदा बंद करण्याचा दिनांक 

दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
४. निविदा सादर करण्याचा दिनांक 

दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ ते दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी 

संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
५. तांत्रिक निविदा क्र . १ उघडण्याचा दिनांक दिनांक १० फेब्रुवारी २०१४, सकाळी ११-०० वाजता. 
यंत्रसामग्रीचा तपशील : 


अनामत 


अ . क्र . 


इ . कोड क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


रक्कम 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


३ 

३ 


१ 


१ इक्यू.सी -१४ (१३-१४ ) फुल्ली मोटोराईज्ड हॉस्पिटल बेडस् 

७८,००० 
२ इक्यू.सी -१५ ( १३-१४) लक्स स्टेबिलिटी प्रोग्रॅम बेस्ड एलईडी ओटी लाईट 

१,५०,००० 
३ इक्यू.सी -१६ (१३-१४ ) फुल्ली मोटोराईज्ड ऑपरेशन टेबल 

२,४ ९, ००० 
४ इक्यू.सी-२५ ( १३-१४ ) पल्मोनरी फॅक्शन लॅब प्लेथिस्मोग्राफी डिफ्यूजन स्टडी 

१,२०,००० 
५ इक्यू.सी-२६ (१३-१४ ) कार्डीओ पल्मोनरी एक्सरसाईज टेस्टींग मशीन 

१ 

१,०८,००० 
६ इक्यू.सी -१३३ (१३-१४ ) पीसीआर सिस्टीम 

४६,५०० 
७ इक्यू.सी-१४ ९ (१३-१४ ) व्हेन्टीलेटर अॅडल्ट अॅण्ड पेडियाट्रिक / इनव्हॅजीव्ह व्हेन्टीलेटर / आयसीसीयू 

२१ ५,६५,००० 
व्हेन्टीलेटर विथ इटीसीओटू. 
२ . उपरोक्त निविदा सूचनेतील अधिक माहितीकरिता इच्छुक निविदाकारांनी http://dmer.maharashtra.etenders.in , 
http://maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर संपर्क साधावा . 

सहभागी होणाऱ्या निविदाकारांना ऑनलाईन निविदा सादर करण्यासाठी रुपये १,०३८ प्रति निविदा भरावे लागतील. तर ना - परतावा निविदा 
शुल्क रुपये २,००० ( प्रति निविदा फॉर्म ) इतकी रोख रक्कम दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत किंवा तत्पूर्वी संचालनालय , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई , शासकीय दंत महाविद्यालय इमारत , ४ था मजला, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय कंपाऊंड, छत्रपती शिवाजी टर्मिनसजवळ , 
मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी भरणा करावे . 

निविदेचे वेळापत्रक http://dmer.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर पहावे. 
५ . संचालक , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय , मुंबई यांनी निविदेतील उपकरणे व साहित्य यांची संख्या कमी / अधिक करण्याचे आणि 
कोणतेही कारण न देता निविदा नाकारण्याचे अधिकार स्वत: कडे राखून ठेवले आहेत . 


४ . 


.. 


संकेतस्थळ : http://dmer.maharashtra.etenders.in 
Email : mbranchdmer@gmail.com. 
संपर्क क्रमांक : 91-022-22620361-65 ( Ext . 338/339/340 ). 


संचालक , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय , 

मुंबई . 


भाग दोन ( पुरवणी) -४ अ 
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FIRST EXTENSION 


Under CentralGovernment Fund , DPDC and Plan Fund Directorate of Medical Education and Research , 
Mumbai,hereby invites the e-tender in two part systems from themanufactures/authorized dealers and suppliers 
to supply instruments/equipments for the GovernmentMedical/Dental College and Hospitals. This notice is also 
notified in Maharashtra Government Gazettee Part- II Supplement : 
1. Period of sale of tender form 

: 23rd January 2014 to 6th February 2014 

at 11-00 a.m. to 5-00 p.m. 
2. Period of bid preparation 

: 23rd January 2014 to 6th February 2014 . 
3. Closing of bid 

: 6th February 2014 upto 5-00 p.m. 
4. Date and time for submission 

: 6th February 2014 to 7th February 2014 
of tender . 

upto 5-00 p.m. 
5. Bid opening (Envelope No. 1) 

: 10th February 2014 at 11-00 a.m. 
Details of Equipments : 


E -Code 


Name of the equipments 


Sr. 
No. 
( 1) 


Quantity 

( 4 ) 


E.M.D. 
Amount 

(5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Rs. 


1 


.. 


4 


78,000 


2 


3 


EQ.C - 14 ( 13-14 ) 
EQ.C - 15 ( 13-14 ) 
EQ.C - 16 ( 13-14 ) 
EQ.C - 25 ( 13-14 ) 


3 


3 


Fully Motorized Hospital Beds 
Lux stability Programmed based LED 0. T. Light.. 
Fully Motorized Operation Table 
Pulmonary Function Lab ( Plathysmography diffusion 
Study ). 
Cardio Pulmonary exercise testing Machine 


1,50,000 
2,49,000 
1,20,000 


HA 


1 


5 


1 


1,08,000 


6 


EQ.C - 26 ( 13-14 ) 
EQ.C - 133 (13-14 ) 
EQ.C - 149 ( 13-14 ) 


P. C. R. system 


1 


46,500 


7 


21 


5,65,000 


Ventilator Adult and Paediatric /Invasive Ventilator/ 
ICCU Ventilator with ETCO2 


2. For detail information , 

the interested bidders 

may 

visit the websites 
http://dmer.maharashtra.etenders.in , http://maharashtra.gov.in . 

3. The interested bidders will have to pay service provider fee for online submission of bid @ Rs. 1,038 
per tender . The non - refundable tender fee per tender @ Rs . 2,000 will be paid in cash to be submitted in the 
office of the Directorate ofMedical Education and Research , 4th Floor, Government Dental College Building, 
St. George s Hospital Compound, Mumbai 400 001 on or before 6th February 2014 upto 5-00 p.m. during office 
hours on working days . 

4. Time schedule is available on the website http://dmer.maharashtra.etenders.in and http : // 
maharashtra.gov.in . 

5. The Director, Directorate of Medical Education and Research , Mumbai reserves the right to increase 
or to decrease the quantity of tendered equipments and reserves the right to reject the tender without any 
reason thereto . 


For e -tendering help / information , please contact 


Website : http://dmer.maharashtra.etenders.in 
Email :mbranchdmer@gmail.com 


Contact No.: 91-022-22620361-65 (Ext. 338/339/340 ) 


Director , 
Directorate of Medical Education 

and Research , Mumbai. 
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२ ९ 


द्वितीय मुदतवाढ 


जिल्हा वार्षिक योजना व एमएमआरडीए अंतर्गत उपलब्ध झालेल्या निधीतून संचालनालय , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्या अधीनस्त 
असलेल्या राज्यातील शासकीय दंत / वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये यांना लागणाऱ्या दर करारावर नसलेल्या यंत्रसामग्री खरेदीसाठी उत्पादक / अधिकृत 
एजंट यांच्याकडून विहित नमुन्यात ई- निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने मागवीत आहेत . ही जाहिरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन ( पुरवणी ) मध्ये सुद्धा 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे : 
१. निविदा विक्रीचा कालावधी 

दिनांक २३ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ , 

सकाळी ११-०० ते संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
२. निविदा तयार करण्याचा कालावधी 

दिनांक २३ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ . 
३. निविदा बंद करण्याचा दिनांक 

दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
निविदा सादर करण्याचा दिनांक 

दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ ते दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी 

संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत . 
५ . तांत्रिक निविदा क्र . १ उघडण्याचा दिनांक दिनांक १० फेब्रुवारी २०१४ , सकाळी ११-०० वाजता. 
यंत्रसामग्रीचा तपशील : 


४ . 


अनामत 


अ . क्र . 


इ . कोड क्र . 


यंत्रसामग्रीचे नाव 


नग 


रक्कम 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


१ सेट 


२ . 


१ इक्यू.सी-६४ (१३-१४ ) फेस सेट विथ मायक्रोडिब्रायडर सिस्टीम 

६३,००० 
उपरोक्त निविदा सूचनेतील अधिक माहितीकरिता इच्छुक निविदाकारांनी http://dmer.maharashtra.etenders.in , 
http://maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर संपर्क साधावा. 

३. सहभागी होणाऱ्या निविदाकारांना ऑनलाईन निविदा सादर करण्यासाठी रुपये १,०३८ प्रति निविदा भरावे लागतील . तर ना -परतावा निविदा 
शुल्क रुपये २,००० ( प्रति निविदा फॉर्म ) इतकी रोख रक्कम दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत किंवा तत्पूर्वी संचालनालय, 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन , मुंबई , शासकीय दंत महाविद्यालय इमारत , ४ था मजला, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय कंपाऊंड , छत्रपती शिवाजी टर्मिनसजवळ , 
मुंबई ४०० ००१ या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी भरणा करावे लागतील . 

निविदेचे वेळापत्रक , अटी व शर्तीसंबंधी अधिक माहिती http://dmer.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 
५ . संचालक , वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय , मुंबई यांनी निविदेतील उपकरणे व साहित्य यांची संख्या कमी / अधिक करण्याचे आणि 
कोणतेही कारण न देता निविदा नाकारण्याचे अधिकार स्वत:कडे राखून ठेवले आहेत . 


४ . 


संकेतस्थळ : http://dmer.maharashtra.etenders.in 
Email : mbranchdmer@gmail.com . 
संपर्क क्रमांक : 91-022-22620361-65 ( Ext.338 /339/ 340 ). 


संचालक , 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय , 

मुंबई. 
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SECOND EXTENSION 


Under Plan Directorate of Medical Education and Research ,Mumbai hereby invites the e -tender in two 
part systems from the manufacturers/ authorized dealers and suppliers to supply instruments /equipments for 
the Government DentalMedical College and Hospitals. This notice is also notified in Maharashtra Government 
Gazette, Part - II (Supplement ) 
1. Period of sale of tender form 

: 23rd January 2014 to 6th February 2014 

from 11-00 a.m. to 5-00 pm . 
2. Period of bid preparation 

: 23rd January 2014 to 6th February 2014 . 
3. Closing of bid 

: 6th February 2014 upto 5-00 p.m. 
4. Date and time for submission 

: 6th February 2014 to 7th February 2014 
of tender. 

upto 5-00 p.m. 
5. Bid opening (Envelope No. 1 ) 

: 10th February 2014 at 11-00 a.m. 
Details of Equipment : 


E -Code 


Name of the equipments 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Quantity 

(4 ) 


E.M.D. 
Amount 

(5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Rs. 


1 


EQ.C -64 ( 13-14 ) 


FESS set with Microdebrider system 


1 Set 


63,000 


2. For detail information , the interested bidders 

may visit the 

websites 
http://dmer.maharashtra.etenders.in , http://maharashtra.gov.in . 

3. The interested bidders will have to pay service provider fee for online submission of bid @ Rs. 1,038 
per tender . The non -refundable tender fee per tender @ Rs. 2,000 will be paid in cash to be submitted in the 
office of the Directorate of Medical Education and Research , 4th Floor, Government Dental College Building , 
St. George s Hospital Compound, Mumbai 400 001 on or before 6th February 2014 upto 5-00 p.m. during office 
hours on working days . 

4. The details regarding schedule , terms and conditions are available on the website 
http://dmer.maharashtra.etenders.in and http://maharashtra.gov.in . 

5. The Director , Directorate ofMedical Education and Research , Mumbai reserves the right to increase 
or decrease the quantity of tendered equipments and reserves the right to reject the tender without any reason 
thereto . 


For e -tendering help / information , please contact 
Website : http://dmer.maharashtra.etenders.in 


Email : mbranchdmer@gmail.com 


Contact No.: 91-022-22620361-65 (Ext . 338/339/340 ) 


Director, 
Directorate of Medical Education 

and Research , Mumbai. 
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३१ 


३ 


द्वितीय मुदतवाढ 


ससून सर्वोपचार रुग्णालय , पुणे यांच्यातर्फे खालील यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी जाहीर निविदा मागविण्यात आलेल्या होत्या . परंतु , सदर निविदेस 
अपुरा प्रतिसाद मिळाल्याने द्वितीय मुदतवाढ देण्यात येत असून दोन लिफाफा पद्धतीत मोहोरबंद निविदा मागविण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


कोऱ्या निविदा अर्जाची किंमत प्रत्येकी 


बयाणा रक्कम 


परिशिष्ट व वस्तूंचे नाव 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


रुपये 


१ 


पावर ड्रील विथ साँ 


७५० 


८,७७५ 


( १) निविदांचे विहित नमुन्यातील कोरे निविदा फॉर्म दिनांक २३ जानेवारी २०१४ ते ६ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत ( सुट्टीचेदिवस सोडून ) कार्यालयीन 
कामकाजाचे वेळेत सकाळी ११-०० ते १-०० व दुपारी २-३० ते ४-०० वाजेपर्यंत या कार्यालयाच्या यंत्रसामग्री खरेदी व दुरुस्ती विभागात मिळतील. 

( २ ) निविदेच्या कोऱ्या फॉर्मची किंमत ( परत न मिळणारी ) रोख भरावी लागेल . कोऱ्या निविदा फॉर्मची किंमत मनी ऑर्डरद्वारा स्वीकारली 
जाणार नाही , तसेच कोरे निविदा फॉर्म टपालाद्वारे पाठविले जाणार नाहीत . 

( ३) संपूर्ण भरलेल्या निविदा सादर करण्याचा अंतिम दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत असून त्यानंतर प्राप्त झालेल्या 
निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 

( ४ ) अटी व शर्ती कोऱ्या निविदा फॉर्म सोबत प्राप्त होतील . 


अधिष्ठाता , 
ससून सर्वोपचार रुग्णालय , पुणे . 


SECOND EXTENSION 


Machinery is to be purchased for Sasoon General Hospital, Pune. For the purpose tender was called . 
However there was no sufficient response , therefore the second extension for accepting tender is given 
saparate sealed tender by two envelopes system ( two bid system ) for purchase of following material : 


Category and Details of Items 


Blank tender form cost 


EMD 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Rs. 


Rs . 
8.775 


1 


Power Drill with Saw 


750 


( 1 ) The blank tender forms are available from 23rd January 2014 to 6th February 2014 ( excluding 
holidays ) during office hours between 11-00 a.m. to 1-00 p.m. and 2-30 p.m. to 4-00 p.m. in Department of 
Machinery Purchase and Repair Section , Sassoon General Hospital, Pune . Blank tender forms are available 
on cash payment (non -refundable ) as shown against each item . 

( 2 ) Cost of blank tender form will not be accepted by money order or in any other form i.e. D. D. etc. 
Tender form will not be sent by post . 

(3 ) Last date to accept the tender form is 7th February 2014 upto 3-00 p.m.after that tender form will 
not be accepted . 

( 4 ) Terms and conditions attached with blank tender form . 


Dean , 


Sassoon General Hospital, Pune. 
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मुदतवाढ 


पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य यांनी महाराष्ट्र पोलीस दलाकरिता खालील नमूद साधनसामग्री खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
भाग -दोन ( पुरवणी ) मध्ये दोन लिफाफा पद्धतीने ई -निविदा सूचना प्रसिद्ध केली होती. तथापि , सदर निविदेस निविदाकारांकडून अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने , 
सदरच्या निविदांना त्यांचे समोर दर्शविल्याप्रमाणे मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदरची सूचना दिनांक २३ जानेवारी २०१४ च्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
भाग -दोन ( पुरवणी) मध्ये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. सदर ई-निविदा सूचनेची संक्षिप्त माहिती खालीलप्रमाणे आहे : 


मुदतवाढ क्रमांक / 


निविदा प्रपत्र 


निविदा क्रमांक 


साधनसामग्रीचेनाव 


संख्या /नग 


ई-निविदा क्रमांक 

( १ ) 


किमंत 
( ५ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


92+ 25 % 


2,000 


DGP / 17A /6162/Housing Fund 
13-14/ BDDS Bomb Suit/ 1 / 13 . 


Bomb Suit with Cooling 

System. 


मुदतवाढ क्र .२ 

462 
जुना नि . क्र . 
275 , 295 
मुदतवाढ क्र .१ 

441 


, 


4 + 25 % 


2,000 


DGP/17A/ 6162/ MOD- 13/14/ 
CID Repr . Unit with Refl. 
Trans light/ 94/2013 . 


Reprovit unit with 
Reflected/ Transmitted 
light arrangement for 
forensic photography , 


इच्छुक निविदाकारांनी निविदा प्रपत्र व विनिर्देश दिनांक १७ जानेवारी २०१४ , १०-०० वाजल्यापासून ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ सायंकाळी 
१७-०० वाजेपर्यंत संकेतस्थळावरून डाऊनलोड करून घ्यावेत . निविदाकारांनी त्यांच्या निविदा महाराष्ट्र पोलिसांच्या ई-निविदा प्रणालीवर ऑनलाईन 
सादर करावयाच्या आहेत . 


सर्व निविदा प्रपत्रात वर उल्लेखित केल्याप्रमाणे निविदा शुल्क व इसारा रक्कम ( आवश्यकतेनुसार) “ पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य " 
यांच्या नावे मुंबई येथे प्रदान देय असलेल्या वेगवेगळ्या धनाकर्ष स्वरूपात मोहोरबंद लिफाफ्यातच पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
कार्यालयात दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी १३-०० वा . पूर्वी सादर करावयाचे आहेत . 

अधिक माहितीसाठी सविस्तर ई-निविदा सूचना वेळापत्रकासह https: / Imapo.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर पहा. 

ई-निविदा प्रणालीवर निविदा सादर करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य/ स्पष्टीकरणासाठी ०२२-२६६१ १११७/०२०-२५३१ ५५५५, ९१६७९ ६ ९ ६०१/ ०४/ १४ 
या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. 


सहायक पोलीस महानिरीक्षक , 
पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचेकरिता. 
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३३ 


EXTENSION 


The Director General of Police , Maharashtra State , Mumbai on behalf of the Hon ble Governor of 
Maharashtra had published notices in Maharashtra Government Gazette, Part-II ( Supplement) inviting online 
tenders (“ Two Envelopes System " ) i.e. Technical Bid and Commercial Bid , for supply of below mentioned 
"Modern Equipments ” for Maharashtra Police. However in view of the poor response from the bidders 
the Extension was given to the said e - Tenders. The notice of the e- Tenders Extension is being published 
in Maharashtra Government Gazette, Part II (Supplement) published on 23rd January 2014. The details 
of the e - Tenders Extension are as under : 


Extension / 
e - Tender No. 


Tender Reference No. 


Item 


Estimated 
Quantity 


Tender 
Form 
Fees 
(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Rs . 


92 + 25 % 


2,000 


Exten - II 
351 


No. DGP/ 17 - A /6162 /Housing 
Fund 13-14 /BDDS Bomb Suit 
1/13 . 


Bomb Suit with 
Cooling System . 


4 + 25 % 


2,000 


Exten - I 
441 


No. DGP /17 - A /6162 /MOD - 13-14 / 
CID -Repr.Unit with Refl .-Trans. 
Light/ 94 / 2013 


Reprovit Unit with 
Reflected / Transmitted 
Light Arrangement for 
forensic Photography. 


Tender documents alongwith specification can be downloaded by interested bidders from 17th January 
2014 , 10-00 hours to 3rd February 2014 , 17-00 hours . The bidders have to submit their bid online on 
the Electronic Tendering System of Maharashtra Police . 


Bidders have to submit separate Demand Draft for Tender Form Fee and EMD (wherever applicable ) 
in sealed envelope in the name of “ Director General of Police , Maharashtra State ” payable at Mumbai 
on or before 13-00 hrs. on 5th February 2014 . 

For further information , please see the detailed Tender Notice alongwith schedule on website 
https://mapo.maharashtra.etenders.in . 

For support on operations of Electronic Tendering System , the interested bidders may please contact 
on 022-2661 1117 /020-2531 5555 , 9167969601/04/14 . 


Assistant Inspector General of Police , 
For Director General of Police , 
Maharashtra State , Mumbai. 


HTT ST (gequit )—4 
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द्वितीय 


मुदतवाढ 


अधिष्ठाता, छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय , कोल्हापूर या शासकीय रुग्णालयासाठी आवश्यक असणाऱ्या यंत्रसामग्री व 
साधनसामग्री खरेदीसाठी दर निश्चित करण्याकरिता दोन लिफाफा पद्धतीने जाहीर निविदेद्वारे नामांकित उत्पादक व अधिकृत पुरवठादाराकडून 
दर मागविण्यात आले होते . सदर निविदेला अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामुळे यंत्रसामग्रीच्या निविदा प्रक्रियेस प्रथम मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. सदर मुदतवाढीतील खालील यंत्रसामग्रीसाठी अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामुळे द्वितीय मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

प्रत्येक यंत्रसामग्री फॉर्मची किंमत व बयाणा रक्कम खालील यादीप्रमाणे राहील . निविदा फॉर्ममध्ये खरेदी करावयाच्या बाबींचा तपशील , 
विवरणपत्र, नियम व अटी यांची सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे : 


आयटम 


यंत्राचे नाव 


नग 


बयाणा रक्कम 


क्रमांक 


निविदा फॉर्मची 

किंमत 
( ना - परतावा) 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


रुपये 


रुपये 


७ 


१ 


२५० 


२,७७५ 


मल्टीपॅरा मॉनिटर 
डीफीबीलेटर 


८ 


२ 


७५० 


७,५०० 


निविदा फॉर्मची विक्री दिनांक २३ जानेवारी २०१४ ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत सार्वजनिक सुट्टीखेरीज कार्यालयीन 
वेळेत करण्यात येईल . निविदा फॉर्मची आवश्यकता असणाऱ्या पुरवठादारांनी त्यांच्या लेटरहेडवर निविदा फॉर्मची प्रत्यक्ष मागणी करणेची आहे. 

मोहोरबंद निविदा भरून देण्याचा अंतिम दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी संध्याकाळी ५-०० वाजेपर्यंत राहील . 

निविदेचा लिफाफा क्रमांक १ ( तांत्रिक लिफाफा ) अधिष्ठाता कार्यालय, राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर 
येथेदिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी २-०० वा . उपस्थित निविदाधारकांसमक्ष उघडण्यात येईल . निविदेचा लिफाफा क्रमांक २ उघडण्याचा 
दिनांक , वेळ व स्थळ नंतर कळविण्यात येईल . 


कोणतीही एक अगर सर्व निविदा स्वीकारण्याचा अथवा प्रक्रियेच्या कोणत्याही स्तरावर नाकारण्याचा तसेच सर्व निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा 
हक्क खाली सही करणार यांनी राखून ठेवला असून त्यासाठी कोणतेही लेखी अथवा तोंडी कारण दिले जाणार नाही अथवा पत्रव्यवहार केला जाणार 
नाही . 


अधिष्ठाता , 
छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार 
रुग्णालय , 

कोल्हापूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३- ९, शके १९ ३५ 


३५ 


सहआयुक्त , पशुसंवर्धन , पशुवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती संस्था , औंध, पुणे 


ई -निविदा सूचना 


. 


सहआयुक्त , पशुसंवर्धन , पशुवैद्यकीय जैवपदार्थनिर्मिती संस्था, औंध, पुणे-७ हे विहित नमुन्यात पॉलिपॉपीलीन प्रिस्टरीलाईस्ड व्हॅक्सीन बॉटल्सचा पुरवठा 
एकवेळ खरेदीच्या ई-निविदा करण्याकरिता ऑनलाईन ई-निविदा विहित नमुन्यात उत्पादक कंपन्यांकडून किंवा त्यांचेनियुक्त केलेल्या डीलर / डीस्ट्रीब्युटर 
यांच्याकडून मागविण्यात येत आहेत . 


ऑनलाईन ई-निविदेचे वेळापत्रक ( महत्वाच्या तारखा ) या पशुसंवर्धन विभाग , महाराष्ट्र राज्याच्या ई-निविदा पोर्टल http: // 
adf.maharashtra.etenders.in /ahd.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध आहेत. ई-निविदेचा नमुना त्याच्या अटी व शर्तीसोबत नमूद पोर्टलवरून 
दिनांक २३ जानेवारी २०१४ वेळ १५-०१ वाजल्यापासून ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१४ वेळ १३-०० वाजेपर्यंत रुपये २,००० ( अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) 
ई-निविदा नमुन्याची किंमत म्हणून भरून डाऊनलोड केला जाऊ शकेल . सदरच्या रकमेचा धनाकर्ष कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकेचा असावा तसेच अनामत 
रकमेचा रुपये १०,००० ( अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त ) राष्ट्रीयीकृत बँकेचा धनाकर्ष असे दोन्हीही धनाकर्ष “ प्रशासन अधिकारी, पशुवैद्यकीय जैवपदार्थनिर्मिती 
संस्था, औंध, पुणे -७ यांचे कार्यालय ” यांच्या नावे काढावा व दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१४ वेळ १६-०० वाजेपर्यंत समक्ष सादर करणे आवश्यक आहे. या 
धनाकर्षाचे सविस्तर विवरण हे वेबसाईटवर भरण्यात यावे . 


रुपये १,०३८ फी ऑनलाईन सेवा प्रदात्यास निविदा सादर करतेवेळी परस्पर प्रदान करावी. तसेच ऑनलाईन ई-निविदा प्रक्रियेबाबत काही अडचणी 
आल्यास ऑनलाईन सेवा प्रदात्याचा दूरध्वनी क्रमांक ०२०-२५३१५५५५ येथे संपर्क साधावा. निविदेमधील विवरणाबाबत शंका निवारण्याकरिता सहआयुक्त , 
पशुसंवर्धन , पशुवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे -७ येथील दूरध्वनी क्रमांक ०२०-२५६९ ७ ९ ६२ / २५६ ९ ५६३२ वर संपर्क साधावा. 


. 


कोणतीही पूर्वसूचना वा कारण न देता निविदा स्वीकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा, तसेच संपूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा अधिकार सहआयुक्त , 
पशुसंवर्धन , पशुवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती संस्था, औध, 

पुणे-७ यांनी 

राखून 

ठेवला आहे . 


- 


सहआयुक्त , पशुसंवर्धन , 
पशुवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती संस्था, औंध, पुणे . 


भाग दोन ( पुरवणी ) 


५ अ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३-९, शके १९ ३५ 


JOINT COMMISSIONER OF ANIMAL HUSBANDRY, INSTITUTE OF VETERINARY BIOLOGICAL 

PRODUCTS, AUNDH , PUNE 


e - Tender Notice 


Tenders are invited by the Joint Commissioner of Animal Husbandry , Institute of Veterinary Biological 
Products, Aundh , Pune 411 007 in prescribed e -tender format from Manufacturers and their authorized 
distributors/dealers by Two Bid system ( Technical Envelope and CommercialEnvelope ) for finalising e- Tender 
for one time purchase of VaccinePolypropylene bottles from the date of agreement till 31st December 2014 for 
Institute of Veterinary Biological Products, Pune 411 007. 

The online e- Tender Time Schedule (Key Dates ) is displayed on the e - Tendering Portal of Department of 
Animal Husbandry http://ahd.maharashtra.gov.in . The e- Tender form alongwith terms and conditions can be 
downloded from above website w.e.f. 15-01 hrs. of 23rd January 2014 to 13-00 hrs . of 14th February 2014 by 
payment of Rs. 2,000 (Rupees Two Thousand only ) as the cost of e - Tender form . The Earnest Money Deposit 
for Vaccine Polypropylene bottless e - Tender is Rs. 10,000 (Rs. Ten thousand only ) The cost of e -Tender form 
and the EMD is to be paid in the form of Demand Draft drawn on any Nationalised Bank in favour of 
“ Administrative Officer to the Joint Commissioner, Animal Husbandry , Institute of Veterinary Biological 
Products " payable at Pune. The details of said demand drafts are to be uploaded in the e- tender. The Demand 
Drafts must be submitted physically before 14th February 2014 up to 16-00 hrs . to the office of Institute of 
Veterinary Biological Products , Pune 411 007 . 

A fee of Rs. 1,038 shall be payable directly to the service provider online during bid submission . For any 
difficulties related to e -tendering process , bidders can contact the service provider on phone Number 020 
25315555 and for e - Tender specifications and e - Tender terms and conditions contact Joint Commissioner of 
Animal Husbandry , Institute of Veterinary Biological Products , Pune on phone No. 020-25697962/25695632. 

Right to accept or reject any or all tenders without assigning any reason , vests with the undersigned . 


Jo. YUUGR / HİSR - 8 / 808 / 2098 , 
दिनांक १७ जानेवारी २०१४ . 


Joint Commissioner of Animal Husbandry , 
Institute of Veterinary Biological Product, 

Aundh , Pune. 


१ ९ ३५ 


३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार 

ते बुधवार, 

जानेवारी २३-२९ , २०१४ / माघ ३ - ९, शके 
जिल्हा शल्यचिकित्सक , जिल्हा रुग्णालय , पुणे 


निविदा सूचना 


महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने जिल्हा शल्यचिकित्सक , पुणे हे खालील बाबींची खरेदी करण्यासाठी उत्पादक , वितरक , पुरवठादार यांच्याकडून विहित 
नमुन्यात दोन लिफाफा पद्धतीने निविदा मागवीत आहेत . सदरील जाहिरात महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन ( पुरवणी ) आणि संचालक , आरोग्य 
सेवा संचालनालय, मुंबई यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 


. 


निविदा 


बाब 


निविदा सादर 


निविदा विक्रीचा 
कालावधी 
( ३ ) 


निविदा तयारीसाठी 

कालावधी 


निविदा उघडण्याचा 

दिनांक 


क्रमांक 


करण्याचा कालावधी 

( ५ ) 


(१ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


रुग्णवाहिकेमध्ये मॉडिफिकेशनसह कार्डियाक मशिनरी बसविणे 


१ 


दिनांक २१ जानेवारी 


दिनांक २२ जानेवारी 


२०१४ ते 


२०१४ ते 


दिनांक २१ जानेवारी 

२०१४ ते 
दिनांक ११ फेब्रुवारी 

२०१४ . 


दिनांक १२ फेब्रुवारी 

२०१४ 
( दुपारी १६-०० 

वाजता. ) 


सक्शन पंप १ नग 
२ इमरजन्सी बॅग १ नग 
३ ट्रान्सपोर्ट व्हेंटीलेटर १ नग 
४ 

बायफेजिक डेफिब्रीलेटर १ नग 
५ मॉनिटर १ नग 
६ सिरिंज पंप ३ नग 

वरील सर्व साहित्य 
रुग्णवाहिकेमध्ये बसवून देणे इ. 


दिनांक ११ फेब्रुवारी 

२०१४ 
( दुपारी १५-०० 
वाजेपर्यंत .) 


दिनांक १२ फेब्रुवारी 

२०१४ 
( दुपारी १४-०० 

वाजेपर्यंत .) 


७ 


२ . 


४ . 


अधिक माहितीसाठी इच्छुक निविदाधारकांनी http://maha-arogya.gov.in या संकेतस्थळावर संपर्क साधावा. 
३. निविदा शुल्क (प्रति निविदा ) रुपये १,००० चा राष्ट्रीयीकृत बँकेचा डिमांड ड्राफ्ट ना - परतावा स्वरूपातील “ Administrative Officer, 
District Hospital, Pune ” यांच्या नावे व पुणे येथे देय असलेला किंवा रोख रक्कम भरता येईल. 

निविदा विक्रीच्या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत कामकाजाच्या दिवशी निविदा फॉर्म जिल्हा शल्यचिकित्सक , जिल्हा रुग्णालय , औंध , 
पुणे ४११ ०२७ या कार्यालयात मिळतील. 

जिल्हा शल्यचिकित्सक , पुणे यांनी निविदेतील उपकरणे यांची संख्या कमी / अधिक करण्याचे आणि कोणतेही कारण न देता एखादी किंवा 
सर्व निविदा नाकारण्याचे अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवलेले आहेत . 

निविदेबाबतच्या माहितीसाठी कृपया खालील ठिकाणी संपर्क साधावा : 
• वेबसाईट : http://maha-arogya.gov.in 

दूरध्वनी क्रमांक : ०२०-२७२८५४३२, २७२८५ ९ ३७ 
• ई-मेल आय.डी : csstoreaundh@yahoo.com 


५ . 


जिल्हा शल्यचिकित्सक , 
जिल्हा रुग्णालय , 


पुणे. 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३ -९, शके १९ ३५ 


CIVIL SURGEON , DISTRICT HOSPITAL , PUNE 


Tender Notice 


On behalf of Government ofMaharashtra , Civil Surgeon , Pune invites tenders in two envelope systems 
from the Manufacturers, Distributors and Suppliers for the purchase of following items. This advertise is also 
being published in Maharashtra Government Gazette, Part - II (Supplement) and website of Director , Directorate 
of Health Services , Mumbai : 


Name of Items 


Bid Opening 


Tender 
No. 
( 1 ) 


Period for 
Sale of Bid 

( 3 ) 


Period for 
Bid Preparation 

( 4 ) 


Period for 
Bid Submission 

(5 ) 


( 2 ) 


(6 ) 


Installation of Cardiac Machinery in Ambulance with modification etc. 
1 Suction Pump 1 No. 21st January 21st January 22nd January 12th February 
2 Emergency Bag 1 No. 

2014 2014 2014 

2014 
3 Transport Ventilator 1 No. 

to to 

to 

( 16-00 hrs. ) 
4 Biphesic Defibrillator 1 No. 11th February 11th February 12th February 
5 Monitor 1 No. 

2014 2014 . 

2014 
6 Syringe Pump 3 Nos. ( upto 

(upto 
7 All above Machinery to 15-00 hrs . ) 

14-00 hrs .) 
Installed in the ambulance 
with necessary fittings etc. 


2. For detailed information , interested bidder may visit the website http://maha-arogya.gov.in 

3. Tender form fee per tender Rs. 1,000 in the form of Demand Draft obtained from Nationalized Bank , 
drawn in favour of “ Administrative Officer , District Hospital, Pune ” payable at Pune. It is non -refundable. 
Payment may be accepted in cash . 

4. Tender form is available in the office of Civil Surgeon , District Hospital, Aundh , Pune 411 027 
during the sale period at office hours on working day only . 

5. The Civil Surgeon , Pune reserves the right to increase or decrease the quantity of Equipments to 
be purchased and also reserves the right to cancel one or all the tenders without giving any reason . 

For Tendering information , please contact 
• Website : http://maha-arogya.gov.in 
• Contact No.: 020-27285432 , 5937. 
• E -mail I.D. : csstoreaundh@yahoo.com 


sto. Foto /BT.HT./FÍCGI URMAST/687-88 , 
दिनांक २० जानेवारी २०१४ . 


Civil Surgeon , 
District Hospital, Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३- ९, शके १९ ३५ 


३ ९ 


महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 


निविदा सूचना 


महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , मंत्रालय, मुंबई हे खाली नमूद केलेल्या साहित्याच्या पुरवठ्यासाठी अधिकृत संस्था/ पुरवठादारांकडून 
मोहोरबंद निविदा ( दोन लिफाफा पद्धत ) मागवीत आहेत : 


Tender No. 

( 1 ) 


Description of requirement 

( 2 ) 


Quantity 

( 3 ) 


Tender/ 
equipments/ 1 / 

2013-14 


DVC final cut pro . (SDI In and Out put ) 
( 1 ) DV in -Out Cable - to pro cut. 
( 2 ) Remote Cable -to pro cut. 
( 3 ) Audio Cable 
( 4 ) SDI Cable --to pro cut. 
(5 ) Fire Wire ( 2 mtrs .) 


1 
1 
1 
1 
1 
1 


बयाणा रक्कम ( E.M.D. ) 


रुपये ५०,००० चा राष्ट्रीयीकृत/ शेड्यूल बँकेचा धनाकर्ष (डिमांड ड्राफ्ट ) 

लेखाधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , यांच्या नावे 
प्रथम लिफाफ्यात आवश्यक कागदपत्रांसहित जोडण्यात यावा. 


सुरक्षा अनामत रक्कम 


निविदा स्वीकारण्याचेठिकाण 


यशस्वी निविदाकारास नमूद देखभाल खर्चाच्या ३ टक्के रक्कम 

महासंचालनालयाकडे सुरक्षा अनामत म्हणून एक वर्षासाठी ठेवावी लागेल. 
वृत्तचित्र शाखा, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , महाराष्ट्र शासन , 
जी . टी . रुग्णालय संकुल इमारत, ६ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, 

नवीन मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१. 
संचालक ( माहिती ) ( वृत्त व जनसंपर्क ) यांचे कार्यालय, 
नवीन प्रशासन भवन, १७ वा मजला, मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२. 


निविदा उघडण्याचे ठिकाण 


ई-निविदा सूचना 


https://govt.maharashtra.etenders.in या संकेतस्थळावर 

दिनांक २४ जानेवारी २०१४ ते १० फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत उपलब्ध आहे. 
निविदा उघडण्याची तारीख व वेळ 

दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी ३-०० वाजता. 
कोणतेही कारण न दाखवता कोणतीही अथवा सर्व निविदा नामंजूर करण्याचा हक्क महासंचालनालय राखून ठेवीत आहेत . 


क्र . वृत्तचित्र -१४/ डीव्हीसी प्रो खरेदी / का -७/१४ , 
दिनांक २० जानेवारी २०१४ . 


महासंचालक , 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय , 

मंत्रालय, मुंबई. 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३ -९, शके १९ ३५ 

अपर पोलीस आयुक्त , पूर्व प्रादेशिक विभाग , चेंबूर , मुंबई 


निविदा सूचना 


अपर पोलीस आयुक्त , पूर्व प्रादेशिक विभाग, मुंबई या कार्यालयाकरिता रद्दी विक्री व भंगार सामानाच्या विक्रीकरिता ठेकेदार नेमावयाच्या अनुषंगाने 
संगणक, सीपीयू, मॉनिटर , प्रिंटर , लाकडी फर्निचर ( कपाटे / टेबल्स / खुा / रक / ट्रे व इतर लाकूड सामान ), लोखंडी फर्निचर ( कपाटे /टेबल्स / खुा / रक / ट्रे 
व इतर लोखंडी सामान), ट्यूबलाईट पट्टी , फॅक्स मशीन, झेरॉक्स मशीन, वातानुकूलीत यंत्र , रद्दी ( अ, ब, क,ड. वर्गवारी प्रमाणे)/ कार्यालयीन रद्दी, रिव्हॉल्वींग 
एक्झक्युटिव्ह चेअर, स्टील कॅनिंग चेअर , इतर कार्यालयीन किरकोळ भंगार ( पाईप /कॅलक्युलेटर/प्रिंटर ब्लेड / रोलर /मॅट ( जीर्ण)/ प्लास्टीक ) विक्रीकरिता 
निविदा मागविण्यात येत आहेत . निविदा सादर करणारा ठेकेदार कोणत्याही गुन्ह्यात सहभागी असल्याचे आढळल्यास तो ठेकेदार म्हणून नियुक्त करण्यास 
अपात्र असल्याचे समजले जाईल . झालेला करार दोहोंपैकी कोणत्याही एका बाजूने आगाऊ तीन महिन्यांची सूचना देऊन रद्द होऊ शकतो. सादर करावयाच्या 
निविदा मोहोरबंद पाकिटातून “ रद्दी विक्री व भंगार सामानाची विक्री ” असे शीर्षक लिहून ते मोहोरबंद पाकिट “ अपर पोलीस आयुक्त, पूर्व प्रादेशिक विभाग, 
चेंबूर, मुंबई ” या नावाने दिनांक ३१ जानेवारी २०१४ रोजी दुपारी १५-०० वाजेपर्यंत पोहोचेल अशा पद्धतीने सादर करावे. निविदा शुल्क रुपये १०० ( शंभर 
फक्त ) रोख भरल्यानंतरच अदा करण्यात येईल . निविदा शुल्क कोणत्याही कारणास्तव परत केले जाणार नाही. त्यानंतर प्राप्त झालेल्या निविदांचा विचार 
केला जाणार नाही . 


क्र . ५८१/ अपोआ / पूप्रावि / कक्ष-२/ लेखा / १४ , 
दिनांक २१ जानेवारी २०१४ . 


कैसर खालिद , 

अपर पोलीस आयुक्त , 
पूर्व प्रादेशिक विभाग , चेंबूर , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३ -९, शके १९ ३५ 


४१ 


ASSOCIATE DEAN , COLLEGE OF DAIRY TECHNOLOGY, UDGIR , DISTRICT LATUR 


e - Tender Notice 


The Associate Dean , College of Dairy Technology , Udgir , District Latur invites e -tenders from the 
reputed Dairy equipment manufacturers or his agencies or representative for Supply , Installation and 
Commissioning of “ Milk and Milk Products Processing Unit ” on turnkey basis at College of Dairy Technology , 
Udgir . Respective details can be downloaded from Government ofMaharashtra Electronic Tender Management 
System website www.mahatenders.gov.in . The date of online tender release is 22nd January 2014. Bidders 
can contact Help Desk for any clarification of their doubts regarding the process of Electronic Tendering 
System . Help Desk at 24 x 7 Help Desk Toll FREE No. 18002337315 or 9766931210. All the rights to accept 
or reject whole or part of the tender without assigning any reason thereof is reserved by the undersigned . 


565.1934 / 5TİHB / Tender /8863 /2098 , 
दिनांक १७ जानेवारी २०१४ . 


Associate Dean , 
College of Dairy Technology , 

Udgir , District Latur. 


ATT TA ( lequit) & 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३ -९, शके १९ ३५ 

जिल्हा शल्य चिकित्सक , जिल्हा रुग्णालय , धुळे 


निविदा सूचना 


अ . क्र . 


१ 


जिल्हा शल्य चिकित्सक , जिल्हा रुग्णालय , धुळे याद्वारे धुळे जिल्ह्यातील खालील शासकीय रुग्णालयांत खालील अवैद्यकीय सेवा 
पुरविण्याकरिता मान्यताप्राप्त स्वयंरोजगार संस्था , महिला संस्था , बेरोजगार संस्था , तसेच नोंदणीकृत कंत्राटदारांकडून सन २०१३ ते २०१४ 
या आर्थिक वर्षासाठी योग्य ठेकादारांकडून निविदा ( दोन लिफाफा पद्धत ) मागविण्यात येत आहेत . सदर निविदा सन २०१३-१४ या 
आर्थिक वर्षासाठी मागितल्या असल्या तरी या निविदा सुरू झाल्यापासून एक वर्षासाठी चालू ठेवल्या जातील . मा . संचालक , आरोग्य 
सेवा, मुंबई , मा . उप संचालक , आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ , नाशिक तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार कार्यवाही 
करण्यात येईल . 

तरी इच्छुक कंत्राटदारांनी खालील मुद्यांच्या माहितीसह जिल्हा शल्य चिकित्सक , जिल्हा रुग्णालय , धुळे यांच्याकडे दिनांक 
३ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत ठीक ५-०० वाजेपर्यंत किंवा तत्पूर्वी हस्तांतरिय वितरणाद्वारे किंवा रजिस्टर टपाल वितरणाद्वारे पोहोचतील अशा 
रीतीने सादर करावी . सदर निविदा दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सकाळी ११-०० वाजता निविदाधारकांसमोर उघडण्यात येतील . 

विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या निविदा कुठल्याही परिस्थितीत स्वीकारण्यात येणार नाहीत, याची नोंद घ्यावी. (फॉर्म विक्री रुपये 
५०० भरून दिनांक २० जानेवारी २०१४ ते दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत फॉर्म विकत मिळतील) . तसेच निविद 
कोणतेही कारण न देता नाकारण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार खाली सही करणाऱ्यांनी राखून ठेवला आहे. खाली नमूद केलेल्या 
सेवेकरिता फक्त नोंदणीकृत परवानाधारक संस्था , सुशिक्षित बेरोजगारांची संस्था किंवा इतर सेवेनुसार नोंदणीकृत संस्थांनाच प्राधान्य देण्यात 
येईल . स्थानिक संस्थांना प्राधान्य देण्यात येईल . रुग्णालयांची संख्या कमी जास्त होऊ शकते . सूचनापत्रातील अटी व शर्ती पूर्ण करणे 
आवश्यक आहे . 
कंत्राटी सेवेचा तपशील 

रुग्णालयाचे नाव 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
स्वच्छता सेवा 

(१ ) उप जिल्हा रुग्णालय , शिरपूर ( १०० खाटा ) 
( २ ) उप जिल्हा रुग्णालय , दोंडाईचा ( ५० खाटा) 
( ३ ) ग्रामीण रुग्णालय , साक्री ( ३० खाटा ) 
( ४ ) ग्रामीण रुग्णालय , निजामपूर - जैताणे (३० खाटा) 
( ५ ) ग्रामीण रुग्णालय , पिंपळनेर ( ३० खाटा ) 
( ६ ) ग्रामीण रुग्णालय , सोनगीर ( ३० खाटा ) 
( ७ ) ग्रामीण रुग्णालय , शिंदखेडा ( ३० खाटा ) 
( १ ) उप जिल्हा रुग्णालय , शिरपूर ( १०० खाटा ) 
( २ ) उप जिल्हा रुग्णालय , दोंडाईचा (५० खाटा ) 
( ३ ) ग्रामीण रुग्णालय , साक्री ( ३० खाटा) 
( ४ ) ग्रामीण रुग्णालय , पिंपळनेर ( ३० खाटा ) 

( ५ ) जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय-२ 
आहार सेवा 

( १) उप जिल्हा रुग्णालय , शिरपूर (१०० खाटा) 
( आदिवासी भागातील रुग्णालयांना रुग्ण व ( २ ) उप जिल्हा रुग्णालय , दोंडाईचा ( ५० खाटा ) 
रुग्णासोबत एका नातेवाईकांना आहार पुरविणे) ( ३ ) ग्रामीण रुग्णालय , पिंपळनेर ( ३० खाटा ) 
वाहनचालक सेवा 

( १) उप जिल्हा रुग्णालय , शिरपूर (१०० खाटा ) 
( २ ) उप जिल्हा रुग्णालय , दोंडाईचा ( ५० खाटा ) 
( ३ ) ग्रामीण रुग्णालय , सोनगीर (३० खाटा ) 
( ४ ) ग्रामीण रुग्णालय , थाळनेर (३० खाटा) 

( ५ ) जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय-२ 
वस्त्रधुलाई सेवा 

(१ ) उप जिल्हा रुग्णालय , शिरपूर (१०० खाटा) 
( २) उप जिल्हा रुग्णालय , दोंडाईचा ( ५० खाटा ) 
( ३ ) ग्रामीण रुग्णालय , साक्री ( ३० खाटा ) 
( ४ ) ग्रामीण रुग्णालय , सोनगीर ( ३० खाटा ) 
( ५ ) ग्रामीण रुग्णालय , पिंपळनेर ( ३० खाटा ) 

( ६ ) ग्रामीण रुग्णालय , शिंदखेडा ( ३० खाटा ) 
विद्युत सेवा व विद्युत पुरवठा 

( १ ) उप जिल्हा रुग्णालय , शिरपूर ( १०० खाटा) 
रुग्णालयाच्या आवारातील मेंटेनन्स व 

( २) उप जिल्हा रुग्णालय , दोंडाईचा ( ५० खाटा) 
वार्षिक देखभाल . 

( ३) ग्रामीण रुग्णालय , साक्री ( ३० खाटा) . 


२ 


सुरक्षा सेवा 


३ 


४ 


५ 


६ 


क्र . जिरुधु/ ग्रारुऔभा/निविदा/ प्रसिद्धी/ ३७२/ १४ , 
दिनांक ९ जानेवारी २०१४ . 


जिल्हा शल्य चिकित्सक , 
जिल्हा रुग्णालय , धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३- ९, शके १९ ३५ 


सदस्य- सचिव आणि सहसंचालक ( अभियांत्रिकी ) , भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा , पुणे 


निविदा सूचना 


खाली 

नमूद केलेल्या कामाचे वर्ष २०१३-१४ साठी दरकरार करण्याकरिता पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्यामार्फत ज्यांची 
सोलार उत्पादने केंद्र शासनाच्या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू अॅन्ड रिन्यूएबल एनर्जी ( MNRE ) अथवा त्यांच्या अधिकृत तपासणी केंद्रांकडून प्रमाणित आहेत , 
अशा अनुभवी उत्पादकांकडून ऑनलाईन पद्धतीने ई- निविदा मागविण्यात येत आहेत : 

कामाचे वर्णन 
महाराष्ट्र राज्यातील वाड्या-वस्त्यांमध्ये, सौर ऊर्जेवर आधारित वॉटर पंपिंग प्रणाली ( असी पंप आणि डीसी पंप ) डिझाईन , उत्पादन , पुरवठा, 
उभारणी व कार्यान्वित करून टेस्टींग करणे आणि गॅल्व्हनाईज्ड लोखंडी मनोरा , एलएलडीपीई रोटेशनल मोल्डेड पॉलीइथिलीन सिलेंड्रीकल व्हर्टीकल 
५००० लिटर क्षमतेची पाणी साठवण टाकी ( डबल लेयर ) पुरवठा व उभारणी करणे आणि उर्ध्वरण नलिका व वितरण व्यवस्था पूर्ण करणे तसेच 
छतावरील पावसाच्या पाण्याचे संकलन करून पुनर्भरण करण्याची व्यवस्था अशी संपूर्ण योजना ५ वर्षे कालावधीच्या सर्व समावेशक देखभालीच्या 
करारासह ( सीएमसी ) राबविण्यासाठी वर्ष २०१३-२०१४ करिता दरकरार . 


• निविदा सादर करण्याचा अंतिम दिनांक 

१३ फेब्रुवारी २०१४, सायंकाळी १७-०० वाजेपर्यंत . 
• निविदा उघडण्याचा दिनांक व वेळ 

१७ फेब्रुवारी २०१४, दुपारी १२-०० वाजता. 
• निविदा पुस्तिकेची किंमत 

रुपये १०,००० ( रुपये दहा हजार फक्त ). 
बयाणा रक्कम 

रुपये २५,००,००० ( रुपये पंचवीस लाख फक्त). 
१. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया दोन लिफाफे पद्धतीने म्हणजेच तांत्रिक लिफाफा व व्यापारी लिफाफा असे ऑनलाईन, ई-निविदा पद्धतीने करण्यात 
येईल. निविदेसंबंधीच्या सर्व अटी, शर्ती तपशील www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध राहतील. निविदा पुस्तिका डाऊनलोड 
करणे, सादर करणे आणि निविदा उघडण्याची पद्धत याबाबतीत मार्गदर्शक सूचना www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावरून डाऊनलोड 
करता येतील . 

२ . निविदेसोबत निविदा पुस्तिकेच्याकिमतीचा व बयाणा रकमेचा राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या धनाकर्षाच्या (Demand Draft) स्कॅन केलेल्या प्रती 
सादर कराव्यात . सदर धनाकर्ष सहायक संचालक ( म.वि.व.ले.से.), संचालनालय , भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा ( भू.स.वि.यं.) यांच्या नावे व 
पुणे येथे देय असणारे असावेत . 

३. निविदाधारकाकडे, कोणत्याही प्रमाणित करणाऱ्या ऑथॉरिटीकडून प्राप्त केलेले वर्ग-२ डिजीटल सिग्नेचर प्रमाणपत्र ( डीएससी ) असणे 
आवश्यक आहे . 

या निविदेसंबंधीची सर्व माहिती www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर ई-टेंडरींग पोर्टलमध्ये प्रसिद्ध केलेली आहे . हेल्प 
सपोर्ट टोल फ्री नंबर १८००२३३७३१५ . 

५. कोणतीही अथवा सर्व निविदा कोणत्याही कारणाशिवाय रद्द करण्याचे अधिकार राखून ठेवण्यात आले आहेत . 


४ . 


एस . व्ही . देशपांडे , 
सदस्य - सचिव आणि सह संचालक ( अभियांत्रिकी ), 

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा , पुणे . 


भाग दोन ( पुरवणी) -६ अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३ -९, शके १९ ३५ 


MEMBER - SECRETARY AND JOINT DIRECTOR (ENGINEERING ), GROUNDWATER SURVEYS 

AND DEVELOPMENT AGENCY (GSDA ), PUNE . 


Tender Notice 


Water Supply and Sanitation Department , Government of Maharashtra invites online e - Tender for Rate 
Contract for the Year 2013-2014 from , the experienced manufacturers whose solar products are certified by 
MNRE or its authorized Test Centres for the following work : 

Description of Work 


The Rate Contract for the year 2013-14 for the Design , Manufacture , Supply , Installation , Commissioning 
and Testing of solar Photovoltaic Water Pumping System (AC Pumps and DC Pumps) and Supply , Installation 
of Galvanized Steel Structure , LLDPE Rotational Moulded Polyethylene Cylindrical Vertical Water Storage 
Tank ( Double Layer )5000 litre capacity and completion of rising, Distribution System and Roof Top Rain Water 
Harvesting structure including comprehensive maintenance contract (CMC ) for five years , in the habitations 
of Maharashtra . 


• Last Date of submission of Tender 

13th February 2014 upto 17-00 hrs. 
• Date and time for opening of the Tender 

17th February 2014 at 12-00 hrs . 
• Tender Document Fee 

Rs. 10,000 (Rupees Ten Thousand only ). 
• Earnest Money Deposit 

Rs. 25,00,000 ( Twenty five lakhs only ). 
1. Complete e - Tendering process will be online in two envelopes system i.e. Technical Bid and Commercial 
Bid . All the notification and detail terms and conditions regarding this tender hereafter will be available on 
website www.mahatenders.gov.in The guidelines to download the tender documents and online submission of 
bids and procedure of tender opening can be downloaded from website www.mahatenders.gov.in . 

2. Bid must be accompained with scanned copies of demand draft for tender document fee and EMD from 
Nationalized Bank drawn in favour of Assistant Director (M.F. and A. S.), Directorate ofGroundwater Surveys 
and Development Agency (GSDA ), payable at Pune. 

3. Tenderer should have valid class- II Digital Signature Certificate (DSC ) obtained from any certifying 
Authorities. 

4. All the information regarding this tender is published on e -tendering portal www.mahatenders.gov.in 
Help support Toll Free No. 1800 233 7315 . 

5. The rights are reserved to reject any or all tenders without assigning any reason thereof. 


$5.3110 / 581-9 / TYY GP GER / 
..24 / 

RR/2098 , 
दिनांक २० जानेवारी २०१४ . 


S. V. DESHPANDE , 
Member - Secretary and Joint Director (Engineering), 
Groundwater Surveys and Development Agency , 

Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३ -९, शके १९ ३५ 


४५ 


FIRST EXTENSION 


The Additional Director General of Police and Director of Police Wireless, Pune invites following 
Tender Notice signed and sealed Two Bid systems, details given below : 


Details of the Tender 


( 1) Description 


Tender Notice No. 

( 1 ) 


Description 

( 2 ) 


Tender Form Fee 

( 3 ) 


Rs . 


1,000 


D - 4 /430 / 12 Volt 60 
AHC /L.M.Bty ./ 2013-14 / 13 


12 Volt 60 AHC L.M.Tubuler 
C - 10 Battery Poly Propylene 
Container Qty . - 145 Nos. 


( 2 ) Tender form fee (Non -refundable ) : As shown in the table . 


( 3 ) Last date and time of submission of Tender : 6th February 2014 at 15-00 hrs . 

Tender documents, terms and conditions, detailed specifications, etc. can download from the 
www.mahapolice.gov.in and www.mahpolwireless. gov.in . 


S.M. KHANDE , 
For Additional Director General of Police 
and Director of Police Wireless , Maharashtra State , Pune . 
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महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३ -९, शके १९ ३५ 


FIRST EXTENSION 


The Additional Director General of Police and Director of Police Wireless, Pune invites following 
Tender Notice signed and sealed Two Bid systems, details given below : 


Details of the Tender 


( 1) Description 


Tender Notice No. 

( 1 ) 


Description 

( 2 ) 


Tender Form Fee 

( 3 ) 


Rs. 


750 


D - 4 /425 / 12 Volt 100 
AHC /SMF.Bty ./ 2013-14 / 13 


12 Volt 100AHC SMFVrla 
C - 20 Battery Poly Propylene 
Container Qty . 59 Nos. 


( 2 ) Tender form fee (Non -refundable ) : As shown in the table . 


( 3) Last date and time of submission of Tender : 6th February 2014 at 15-00 hrs. 

Tender documents, terms and conditions, detailed specifications, etc. can download from the 
www.mahapolice.gov.in and www.mahpolwireless. gov.in . 


S. M. KHANDE , 
For Additional Director General of Police 
and Director of Police Wireless , Maharashtra State , Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३ -९, शके १९ ३५ 


४७ 


SECOND EXTENSION 


Details of the Tender 
Description 


Description 


Tender 
Notice No. 

( 1 ) 


Tender 
Form Fee 

( 3 ) 


( 2 ) 


(Rs. ) 


750 


( 3 ) D - 5 /432 /Intel HX -416 / 

Spares/ 2013-14 / 2013. 


Spares for 7.4 Volt 2300 Mah . Li-ion Battery 

Pack for Intel HX - 416LB W / T Items-05 . 
( 1) Mike Capsule for LB HX-416 W / T 700B 

27P 3801, Qty . 10 Nos . 
( 2 ) Display Styrip for LB HX -416 W / T , 

Qty. 10 Nos. 
( 3 ) Audio IC TDA 8547 for LB HX -416 

W / T 5388547T200 , Qty . 10 Nos . 
( 4 ) Speaker for LB HX -416 W / T 710P26CUG01 
(5 ) Controller Audio processor Board for 

LB HX -416 W / T , Qty . 13 Nos . 


( 2 ) Tender form fee (Non refundable )—As shown in the table . 


( 3 ) Last Date and Time of Submission of Tender — 6th February 2014 at 15-00 hrs. 

Tender documents , terms and conditions, detailed specifications, etc. can download from the 
www.mahapolice.gov.in and www.mahpolwireless.gov.in . 


S. M. KHANDE , 
For Additional Director General of Police 

and Director of Police Wireless , 

Maharashtra State , Pune. 


सहसंचालक,आरोग्यसेवासंचालनालय,मुंबई 
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निविदासूचना 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईहेआरोग्यविभागाअंतर्गतआरोग्यसंस्थांनाआवश्यकअसणाऱ्याखालीलबाबींच्याखरेदीसाठीविहितनमुन्यातदोनलिफाफापद्धतीनेई-निविदामागवित आहेत.हीजाहिरातमहाराष्ट्रशासनराजपत्र,भागदोन(पुरवणी)मध्येप्रसिद्धकरण्यातयेतआहे: 


अ. 


निविदा क्रमांक 


बाबीचेनाव 


प्रकार 


निविदापूर्व 


निविदाबंदची 

तारीख 


निविदासादर 


निविदाविक्रीव तयारकरण्याचा 

कालावधी 


निविदाउघडण्याचा 

दिनांक 


क्र. 


सभा 


करण्याचादिनांक 


(२) 


(७) 


(८) 


(९) 


(३) वाहनचालकपुरविणे 


१ 


ई-२९७ 


निविदा सूचना 


दिनांक ३०जानेवारी 

२०१४ दुपारी२-००वा. 


दिनांक २३जानेवारी 

२०१४ते १२फेब्रुवारी 

२०१४ दुपारी२-०० वाजपयेत. 


ई-२६० 


दिनांक १२फेब्रुवारी 

२०१४ दुपारी२-०१ 

ते 
संध्या.५-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक १५फेब्रुवारी 

२०१४ 
दुपारी 
२-०१ 

ते संध्या.५-३० वाजेपर्यंत. 


२ 


दिनांक १२फेब्रुवारी 

२०१४ 
संध्याकाळी५-०१ 

त १५फेब्रुवारी 

२०१४ २-००पर्यंत. 

दिनांक ४फेब्रुवारी 

२०१४ 
संध्याकाळी५-०१ 

ते ७फेब्रुवारी२०१४ दुपारी२.००पर्यंत. 


प्रथम 


मुदतवाढ 


३ 


दिनांक २०जानेवारी २०१४ते ४फेब्रुवारी 

२०१४ दुपारी२-०० वाजेपर्यंत. 


ई-२८९ 


दिनांक ४फेब्रुवारी 

२०१४ 
दुपारी 
२-०१ 

त ५-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक ७फेब्रुवारी 

२०१४ 
दुपारी 
२-०१ 

पासून 
संध्याकाळी५-३० 

वाजेपर्यंत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३-९, शके १९ ३५ 


४ 


ई-२७२ 


लागू 

नाही 


५ 


Computerised 

RadiologySystem 

(C.R.S) 
A-scan X-rayMachine 500MA OperatingEye 

Microscope SolarPhotovoltaic Inverter(Hybrid) SolarPhotovoltaic 

Inverter(100%) Purchaseof 

Electrical and Electronic 

SparePart Purchaseof Refrigerationand AirConditioner SparePart Purchaseof 
MechanicalSparepart DengueAntigenNS1 TestKits 


ई-२५१ 


ur 


ई-२५२ 


द्वितीय मुदतवाढ 


दिनांक १६जानेवारी २०१४ते ३फेब्रुवारी 

२०१४ दुपारी२-०० वाजेपर्यंत. 

दिनांक २०जानेवारी 

२०१४ते ४फेब्रुवारी 

२०१४ दुपारी२-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक ३फेब्रुवारी 

२०१४ 
संध्याकाळी५-०१ 

ते 
५ 
फेब्रुवारी 
२०१४ दुपारी२-००पर्यंत. 

दिनांक ४फेब्रुवारी 

२०१४ 
संध्याकाळी५-०१ 


दिनांक ३फेब्रुवारी 

२०१४ 
दुपारी 
२-०१ 

ते ५-०० वाजेपर्यंत. 

दिनांक ४फेब्रुवारी 

२०१४ 
दुपारी 
२-०१ 

ते ५-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक ५फेब्रुवारी 

२०१४ 
दुपारी 
२-०१ 

पासून संध्याकाळी५-३० 

वाजेपर्यंत. 

दिनांक ७फेब्रुवारी 

२०१४ 
दुपारी 
२-०१ 

ते 
संध्याकाळी५-३० 

वाजेपर्यंत. 


ई-२५३ 


ते 


८ 


ई-२५६ 


७फेब्रुवारी२०१४ दुपारी२-००पर्यंत. 


भाग दोन ( पुरवणी) -७ 


२.अधिकमाहितीसाठीइच्छुकनिविदाधारकयांनीhttp://phd.maharashtra.etenders.inआणिhttp://maha-arogya.gov.inयासंकेतस्थळांवरसंपर्कसाधावा. 

३.इच्छुकनिविदाधारकयांनाऑनलाईननिविदासादरकरण्यासाठीरुपये१,०३८भरावेलागतील.निविदाशुल्करुपये२,०००किंमतीचाडिमांडड्राफ्ट“सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदी कक्ष),मुंबई”यांचेनावेवरनमूदकेलेल्यानिविदाविक्रीच्याकालावधीतसहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),आरोग्यभवन,१लामजला,सेंटजॉर्जेसरुग्णालयआवार,छत्रपतीशिवाजी टर्मिनसजवळ,मुंबई४००००१याकार्यालयासकार्यालयीनकामकाजाच्यादिवशीकार्यालयीनवेळेतसादरकरावा. 

४.निविदेचेवेळापत्रकhttp://phd.maharashtra.etenders.inयासंकेतस्थळावरपहावे. 

५.सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईयांनीनिविदेतीलबाबींचीसंख्याकमी/अधिककरण्याचेआणिकोणतेहीकारणनदेतानिविदारद्दकरण्याचेअधिकारस्वत:कडेराखून ठेवलेआहेत. 

६.वरीलपैकीअ.क्र.२ते८मधीलनिविदांनापुरेसाप्रतिसादनसल्यानेमुदतवाढदेण्यातआलीआहे. ई-निविदेबाबतच्यामदतीसाठी/माहितीसाठीकृपयाखालीलनमूदकेल्याप्रमाणेसंपर्कसाधावा: संकेतस्थळ 

http://phd.maharashtra.etenders.in 


संपर्कक्रमांक:020-25315555/9167969601/04/14. 


Email:support.gom@nextenders.com 


Website:http://maha-arogya.gov.in 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९ , २०१४ /माघ ३-९, शके १९ ३५ 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा, 

( 
खरेदी 
कक्ष 
) 
, 
मुंबई 
. 


२ 


JOINTDIRECTOR,DIRECTORATEOFHEALTHSERVICES,MUMBAI 


५० 


TenderNotice 


JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbaiinvitestendersintwoenvelopesystemsfromtheeligiblebiddersforthepurchaseof followingitemsforrequirementsofHealthInstitutesunderthisDirectorate.TheAdvertiseisalsobeingpublishedinMaharashtraGovernmentGazette, PartII(Supplement) 


NameofItem 


Type 


ClosingBid 


Sr.Tender No.No. (1)(2) 


BidOpening 


Pre-Bid Meeting 

(5) 


PeriodofSaleand PreparationofBid 


DateofBid Submission 

(8) 


(3) 


(4) 


(6) 


(7) 


(9) 


1 


E-297 


SupplyofDrivers 


Tender Notice 


30thJanuary 

2014upto 14-00hrs. 


23rdJanuary 

2014to 
12thFebruary 

2014 

upto 14-00hrs. 


12thFebruary 

2014, 14-01hrs. 


15thFebruary 

2014, 14-01hrs. 


to 


12thFebruary 

2014, 17-01hrs. 

to 
15thJanuary 

2014upto 14-00hrs. 


to 


2 


E-260 


17-00hrs. 


17-30hrs. 


Computerised RadiologySystem 
(C.R.S.) A-scan 


20thJanuary 

2014to 
4thFebruary 

2014 

upto 14-00hrs. 


4thFebruary 

2014, 14-01hrs. 

to 17-00hrs. 


7thFebruary 

2014, 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


3 


E-289 


4 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३-९, शके १९ ३५ 


E-272 


5thFebruary 

2014, 14-01hrs. 


X-rayMachine 

First 500MA 

Extension OperatingEye 
Microscope SolarPhotovoltaic 
Inverter(Hybrid) SolarPhotovoltaic 

Inverter(100%) PurchaseofElectrical 

andElectronics 

SparePart. PurchaseofRefrigerationSecond 

andAirConditionerExtension 

SparePart. PurchaseofMechanical 

SparePart. DengueAntigenNS1 TestKits 


16thJanuary 

2014to 
3rdFebruary 

2014 

upto 14-00hrs. 


3rdFebruary 

2014, 14-01hrs. 

to 17-00hrs. 


Not applicable 


5 


E-251 


4thJanuary 

2014, 17-01hrs. 

to 
7thFebruary 

2014upto 

14-00hrs. 
3rdFebruary 

2014, 17-01hrs. 

to 
5thFebruary 
2014upto 

14-00hrs. 
4thFebruary 

2014, 17-01hrs. 

to 
7thFebruary 
2014upto 14-00hrs. 


to 


17-30hrs. 


6 


E-252 


7 


E-253 


20thJanuary 

2014to 
4thFebruary 

2014 

upto 14-00hrs. 


4thFebruary 

2014, 14-01hrs. 

to 17-00hrs. 


7thFebruary 

2014, 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


8 


E-256 


2.Fordetailedinformation,thebiddersinterestedinbiddingmayvisitthewebsitehttp://phd.maharashtra.etenders.inandhttp://maha-arogya.gov.in. 

3.TheinterestedbidderswillhavetopayserviceprovidersfeeforonlinesubmissionofBid@Rs.1,038.Thenon-refundabletenderfeeofRs.2,000will havetobepaidbyDemandDraft,drawninfavourof“JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbai”,payableatMumbaiandtobesubmitted intheofficeoftheJt.Director(ProcurementCell),ArogyaBhavan,1stFloor,St.GeorgesHospitalCompound,NearC.S.T.Station,Mumbai400001,during saleperiodasmentionedaboveduringtheofficehoursonworkingday. 


4.Timeschedulecanbeseenonthewebsitehttp://phd.maharashtra.etenders.in 


. 


5.TheJointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbaireservestherighttoincreaseordecreasethequantitytobepurchasedandalso reservestherighttocancelallthetenderswithoutgivinganyreasontoo. 


भाग दोन ( पुरवणी ) -७ अ 


6.ExtensiontoSerialNo.2to8hasbeengivenduetoinadequateresponse. 


Fore-tenderinghelp/information,pleasecontact, Website:http://phd.maharashtra.etenders.in ContactNos.:020-25315555/9167969601/04/14. 


Email:Support.gom@nextenders.com Website:http://maha-arogya.gov.in 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३-९, शके १९ ३५ 


क्र.संआसे/खरेदीकक्ष/निविदासूचना/मुदतवाढ/१४, 
दिनांक२०जानेवारी२०१४ 
. 


JointDirectorofHealthServices 

(ProcurementCell),Mumbai. 


प्रथम 
आणि 
द्वितीय 
मुदतवाढ 


५२ 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा(खरेदीकक्ष),मुंबईहेआरोग्यविभागाअंतर्गतआरोग्यसंस्थांनाआवश्यकअसणाऱ्याखालीलबाबींच्याखरेदीसाठीविहितनमुन्यातदोनलिफाफापद्धतीनेई-निविदामागवित आहेत.हीजाहिरातमहाराष्ट्रशासनराजपत्र,भागदोन(पुरवणी)मध्येप्रसिद्धकरण्यातयेतआहे: 


अ. 


निविदा 


निविदाविक्रीव 


निविदासादर 


निविदाबंदची 

तारीख 


निविदाउघडण्याचा 

दिनांक 


क्र. 


क्रमांक 


बाबीचेनाव 


प्रकार 


करण्याचादिनांक 


तयारकरण्याचा 

कालावधी 


(२) 


(३) 


(४) 


(७) 


(८) 


ई-१२५ 


बाबक्रमांक१,२,४,९ 


व१०. 


२ 


ई-२३१ 


राज्यातीलऔरंगाबादआणि लातूरमंडळवनागपूरआणि अकोलामंडळातीलआरोग्य 
संस्थांमध्येरुग्णांकरिताआहार सुविधापुरविणे. 
Cetrimide+ Chlorehexidine. Tab.LithiumCarbonate 


दिनांक ३फेब्रुवारी 

२०१४ दुपारी२-०१ 

ते 


प्रथम 


दिनांक १६जानेवारी 

२०१४ते ३फेब्रुवारी 

२०१४ दुपारी २-०० वाजेपर्यंत. 


दिनांक ५फेब्रुवारी 

२०१४ दुपारी२-०१ 

पासून संध्याकाळी 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९, २०१४/ माघ ३-९, शके १९ ३५ 


ई-२८६ 


दिनांक ३फेब्रुवारी 

२०१४ 
संध्या.५-०१ 

ते दिनांक ५फेब्रुवारी 

२०१४ दुपारी२-०० वाजेपर्यंत. 


मुदतवाढ 


संध्या.५-०० 


४ 


ई-२८७ 


वाजेपर्यंत. 


300 mg. 


५-३० वाजेपर्यंत. 


Tab.Clobazam10mg. Tab.Phenobarbitone 


30 mg. 


Tab.Donepzil5mg. 


ई-२६१ 


द्वितीय 


२६२,२६४,औषधीखरेदी 


मुदतवाढ 


२६५,२६८. 


खाली नमूद 


२.वरीलनिविदेसपुरेसाप्रतिसादनसल्यानेमुदतवाढदेण्यातआलीआहे. ३.इतरसर्वअटीवशर्तीयामूळनिविदेनुसारअसतील. ई-निविदेबाबतच्यामदतीसाठी/माहितीसाठी 

कृपया 

केल्याप्रमाणे 
संपर्क 
साधावा Ficha:http://phd.maharashtra.etenders.in संपर्कक्रमांक:020-25315555/9167969601/04/14. 


Email:support.gom@nextenders.com 
Website:http://maha-arogya.gov.in 


सहसंचालक,आरोग्यसेवा, 

( 
खरेदी 
कक्ष 
) 
, 
मुंबई 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३-९, शके १९ ३५ 


५३ 


FIRSTANDSECONDEXTENSION 


JointDirectorofHealthServices(ProcurementCell),Mumbaiinvitestendersintwoenvelopesystemsfromtheeligiblebiddersforthepurchaseof followingitemsforrequirementsofHealthInstitutesunderthisDirectorate.TheAdvertiseisalsobeingpublishedinMaharashtraGovernmentGazette, 
Part-II(Supplement) 


NameofItem 


Type 


ClosingofBid 


BidOpening 


Sr.Tender No.No. (1)(2) 


PeriodofSaleand PreparationofBid 

(5) 


DateofBid Submission 

(7) 


(3) 


(4) 


(6) 


(8) 


1 


E-125 


ItemNo.1,2,4,9 and10. 


2 


E-231 


DietServicesin AurangabadandLatur CircleandNagpurand AkolaCircle. 


First 
Extension 


3rdFebruary 

2014 14-01hrs.to 17-00hrs. 


3 


E-286 


16thJanuary 

2014to 
3rdFebruary 

2014upto 14-00hrs. 


Cetrimide+ Chlorehexidine. 


3rdFebruary 

2014 17-01hrs.to 
5thFebruary 

2014upto 14-00hrs. 


5thFebruary 

2014 14-01hrs. 

to 17-30hrs. 


4 


E-287 


Tab.Lithium 
Carbonate300mg. 
Tab.Clobazam10mg. Tab.Phenobarbitone 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९, २०१४/ माघ ३-९, शके १९ ३५ 


30mg 


Tab.Donepzil5mg. 


5 


E-261, 262-264, 265,268 


Second Extension 


PurchaseofMedicine 


2.Extensionhasbeengivenduetoinadequateresponse. 3.Allothertermsandconditionsoftheoriginaltendernoticeremainunchanged. 

Fore-tenderinghelp/information,pleasecontact. Website:http://phd.maharashtra.etenders.in ContactNos.:020-25315555/9167969601/04/14. Email:support.gom@nextenders.com. 
Website:http://maha-arogya.gov.in 


JointDirectorofHealthServices, 

(ProcurementCell),Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३ -९, शके १९ ३५ 


५५ 


EXTENSION 


Sealed tenders in two envelope systems (two bid systems) are invited from the manufacturers and 
authorized agents/suppliers for supply of the following equipment s to this department : 


Tender No. 


Particular 


Extension 


Tender 
No. 
( 1 ) 


Quantity 
Approx . 

( 4 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


52 


DFSL /MUM /Small Eqp./32/2013-14 . 


Small Equipment s 


Ist Extension 


42 


DFSL /MUM /DNA /CHEM /23 / 2013-14 


IInd Extension 


--- 


DNA Chemical/DNA 

Inspection Kits. 


43 


DFSL /MUM /Auto Clave/ 26 / 2013-14 


Auto Clave 


1 No. 


IInd Extension 


45 


DFSL /MUM /HIFCSLS/ 25 /2013-14 


2 Nos . 


IInd Extension 


High Intensity Forensic 

Crime Scene Light Source . 


48 


DFSL /MUM / PE -DD /29 /2013-14 


Portable Explosive Detector 


1 No. 


IInd Extension 


( 1 ) The Tender form along with detail Technical specification of the above tender items and other 
necessary terms and conditions will be available on website https://home.maharashtra.etenders.in from 
10-00 a.m. 21st January 2014 to 3rd February 2014 upto 17-00 hrs. All necessary procedures will be done 
online. 

( 2 ) Payment should be made by demand draft in favour of Director , Directorate of Forensic Sciences 
Laboratories, Mumbai” and it should be submitted before 3rd February 2014 upto 15-00 hrs. at the Office of 
the Director , Forensic Sciences Laboratories , Vidyanagri, Hans Bhugra Marg , Santacruz , Mumbai. The 
tenders will not qualify and be accepted if both the DD s are not received in the prescribed time limit as 
mentioned 


( 3 ) Tender fee DD and EMD DD should be scanned in a single file and upload on website 
https://home.maharashtra.etenders.in 


(4 ) The undersigned reserves the right to enhance or reduce the quantity or to decide not to purchase 
any tender in full or in part or to reject any or all tenders without assigning any reason whatsover. 


(5 ) Technical Bid submitted in the prescribed time limit shall be opened online on 5th February 2014 
at 17-01 hrs . onwards. 


(6 ) For detail information contact on telephone No. (022 ) 26670755/58 during office hours . 


Director, 
Directorate of Forensic Science Laboratories , 

Maharashtra State , Mumbai. 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३ -९, शके १९ ३५ 


CORRIGENDUM 


With reference to the e-tender notice published online at below mentioned website on 1st January 2014 
regarding the Installation of Fisheries stall in National level agriculture fair -cum -exibition “ Krishi Vasant 
2014 ” at Nagpur , Maharashtra during 9th to 13th February 2014. In above mentioned tender the estimated 
cost of project and scope of work is revised as under. Rest of matte will be same : 
Sr. Scope of work Details 

Period of EMD Tender Estimated 
No (Revised ) 

Work 

Form Fee cost of 

Project 
(Rs. lakhs) 

( Revised ) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


1 


5,000 


2,000 


40 


9th 
February 


to 


Installation of Fisheries stall in National 

level agriculture fair -cum - exibition 
" Krishi Vasant 2014 ” at Nagpur , 
Maharashtra during 9th to 13th February 
2014 with live Demonstration (Orna 
mental fish , etc.) limited to Rs. 20 lakhs 
and exhibition of fisheries Development 
schemes such as Fish farms, Hatcheries , 
Fisheries requisites and culture aspect 
etc. limited to Rs. 20 lakhs . 


13th 
February 

2014 


Ref. No. Tender Notice No. Fish ( I) TA/ 041701/40 /2013, dated 1st January 2014 . 


( e - tender website : www.mahatenders.gov.in ) 


Commissioner of Fisheries , 
Maharashtra State , Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३-९, शके १९ ३५ 


५७ 


DIRECTOR GENERAL OF POLICE , MAHARASHTRA STATE POLICE HEADQUARTERS 

SHAHID BHAGAT SINGH MARG , COLABA , MUMBAI 


e - Tender Notice 


The Director General of Police , Maharashtra State , Mumbai on behalf of the Hon ble Governor of 
Maharashtra had published notices in Maharashtra Government Gazette, Part II ( Supplement ) dated 23rd 
January 2014 inviting online tenders “ Two Envelopes System ” (i.e. Technical Bid and Commercial Bid ), 
for supply of below mentioned " Modern Equipments " for Maharashtra Police . The details of the e - Tender 
are as under : 


e - Tender 

No. 


Tender Reference No. 


Item 


Estimated 
Quantity 


Tender 
Form 
Fees 
(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Rs . 


463 


RSP Tool Kit 


10 + 25 % 


2,000 


No. DGP/ 17 - A /6162/Mod - 2013-14 / 
BDDS -RSP Tool Kit / 38 / 2013 . 


Tender documents alongwith specification can be downloaded by interested bidders from 23rd January 
2014 , 10-00 hours upto 12th February 2014 , 17-00 hours. The bidders have to submit their bid online 
on the Electronic Tendering System of Maharashtra Police. 

Bidders have to submit separate Demand Draft for Tender Form Fee and EMD (wherever applicable ) 
in sealed envelope in the name of " Director General of Police , Maharashtra State ” payable at Mumbai 
on or before 13-00 hrs. on 13th February 2014 . 
For further 
further information , please 

the detailed Tender Notice published 
https://mapo.maharashtra.etenders.in . 

For support on operations of Electronic Tendering System , the interested bidders may please contact 
on 022-2661 1117 /020-2531 5555 , 9167969601/04/14 . 


see 


on 


No. DGP/ 17 - A /6162 Mod - 2013-14 
BDDS - RSP Tool Kit/38 /2013 , 
dated the 21st January 2014 . 


Assistant Inspector General of Police , 
For Director General of Police , 
Maharashtra State , Mumbai. 


ATT H ( grauit)—c 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०१४/ माघ ३- ९, शके १९ ३५ 


द्वितीय मुदतवाढ 
तमाम औषधे व इतर बाबी व्यापारी ( उत्पादक व वितरक ) यांना कळविण्यात येते की , ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे ( मुख्य औषध भांडार 
विभाग ) हे द्वितीय मुदतवाढ रुग्णालयीन औषधे व इतर बाबी पुरवठा करण्याकरिता दोन लिफाफा पद्धतीत मोहोरबंद खुल्या निविदा मागविण्यात 
येत आहेत : 


अ.क्र . 


कोऱ्या निविदा अर्जाची किंमत प्रत्येकी 


बयाणा रक्कम 


परिशिष्ट , औषधे व इतर बाबी 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रुपये 


१ 


द्वितीय मुदतवाढ - औषधे व इतर बाबी पुरवठा 


२५० 


रुपये 
परिशिष्ट अ ३५,००० ( ३२ बाबींकरिता ) 
परिशिष्ट ब ३७,००० (९ बाबींकरिता ) 
परिशिष्ट क २,५६,००० ( ३० बाबींकरिता ) 


खुल्या निविदा. 


५०० 


७५० 


( १) निविदांचेविहित नमुन्यातील कोरे निविदा फॉर्म दिनांक २३ जानेवारी २०१४ ते ६ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत ( सुट्टीचेदिवस सोडून ) कार्यालयीन 
कामकाजाचे वेळेत सकाळी ११-०० ते १-०० व दुपारी २-३० ते सायंकाळी ४-०० वाजेपर्यंत या कार्यालयाच्या मुख्य औषध भांडार विभागात मिळतील . 

( २ ) निविदेच्या कोऱ्या फॉर्मची किंमत ( परत न मिळणारी ) रोख भरावी लागेल. कोऱ्या निविदा फॉर्मचे शुल्क मनीऑर्डरद्वारे स्वीकारले जाणार 
नाही. तसेच कोरे निविदा फॉर्म टपालाद्वारे पाठविले जाणार नाहीत . 

( ३) संपूर्ण भरलेल्या निविदा सादर करण्याचा अंतिम दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी ३-०० वाजेपर्यंत असून त्या नंतर प्राप्त झालेल्या 
निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 

( ४ ) लिफाफा क्र . १ दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी मा . अधिष्ठाता यांच्या दालनात निविदाधारक / प्रतिनिधी यांचे समक्ष दुपारी ३-३० वाजता 
उघडण्यात येईल . 

( ५ ) लिफाफा क्र . २ उघडण्याची तारीख लिफाफा क्र . १ उघडल्यानंतर कळविण्यात येईल . 
( ६ ) अटी व शर्ती कोऱ्या निविदा फॉर्मसोबत प्राप्त होतील. 

परिशिष्ट अ 


अ . क्र . 


औषधाचे नाव 


संख्या ( अंदाजे ) 

( ३ ) 


(१ ) 


( २ ) 


१ 


५०० 


इंजेक्शन अॅड्रेनेलिन १:१००० w / v 
टॅब्लेट फॉरमेलिन १ ग्रॅम 


२ 


६,५०० 


३ 


टर्पेन्टाईन ऑईल ५०० मि.ली. 


६० 


५०० 


५ 


३६७ 


ग्लुकॉन डी पावडर १०० ग्रॅम 
इंजेक्शन फेंटॅनील ५० मि.ग्रॅ . 
इंजेक्शन सोडियम नायट्रोघुसाईड ५० मि.ग्रॅ . 
टॅब्लेट मेथीलडोपा २५० मि.ग्रॅ . 


६ 


८४ 


७ 


७,५०० 


८ 


कॅप्सुल निफेडेपीन ५ मि.ग्रॅ . 


४,४०० 


टॅब्लेट थायरॉक्झीन १०० एम.सी.जी. 


३ ९ , ९९ ६ 


१० 


२,४०० 


११ 


४,८२० 


१२ 


४८,६०० 


इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमायसीन ०.७५ ग्रॅ . व्हायल 
सालब्युटॅमॉल रेस्पिरेटरी सोल्युशन १५ मि.ली. 
टॅब्लेट डिगोक्झीन ०.२५ मि.ग्रॅ . 
इंजेक्शन आयसोक्सुप्रिन ५ मि.ग्रॅ ./मि.ली. २ मि.ली. अॅम्पुल्स 
इंजेक्शन प्रॉमेथेझाईन २५ मि.ग्रॅ ./मिली २ मिली अॅम्पुल्स 
इंजेक्शन स्कोलीन ५० मि.ग्रॅ ./मिली १० मिली व्हायल 


१३ 


१ ,९ ०० 


१४ 


६,८७६ 


१५ 


९ ८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ / माघ ३-९, शके १९ ३५ 


५ ९ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१६ 


वॉटर फॉर इंजेक्शन ५ मिली ॲम्पुल्स 


४३,००० 


१७ 


२,१२,८३२ 


टॅब्लेट सॉलब्युटॅमॉल ४ मि.ग्रॅ . 
इंजेक्शन डोब्युटामाईन ५० मि.ग्रॅ /मिली ५ मिली 


१८ 


१, ९ २० 


१ ९ 


टॅब्लेट फेनोबारबिटॉन ६० मि.ग्रॅ . 


१,६८,००० 


२० 


इंजेक्शन अॅट्रोपिन ०.६ मि.ग्रॅ /मिली १ मिली ॲम्पुल्स 


३३,६०० 


२१ 


टॅब्लेट पॅराझिनेमाईड ५०० मि.ग्रॅ ./ ७५० मिग्रॅ 


४८,००० 


२२ 


टॅब्लेट फेनोबारबिटॉन ३० मि.ग्रॅ . 


३,३६,००० 


२३ 


टॅब्लेट इटोफायलीन + थिओफायलीन एस.आर.२३१ मि.ग्रॅ . + ६९ मि.ग्रॅ . 


७७,००४ 


२४ 


इंजेक्शन अॅम्फोटेरीसिन बी . ५० मि.ग्रॅ . 


४४४ 


२५ 


इंजेक्शन ट्रायपॅम ब्ल्यू ०.०६ % 


१,००० 


२६ 


इंजेक्शन टिटॅनस टॉक्साईड ५ मिली ॲम्पुल्स 


१,५०० 


२७ 


इंजेक्शन झायलोकार्ड ५० मिली 


१,५०० 


२८ 


फॉरमेलिन ३७-४१ % १ लिटर / ५ लिटर 


१,८२७ 


२ ९ 


इंजेक्शन टिटॅनस टॉक्साईड ०.५ मिली ॲम्पुल्स 


१३,२०० 


३० 


इंजेक्शन डेक्सामेथासन ४ मि.ग्रॅ . 


२२,२०० 


३१ 


इंजेक्शन लिग्नोकेन विथ अॅड्रेनेलिन ३० मिली 


१,३५६ 


३२ 


इंजेक्शन डोपामाईन ४० मि.ग्रॅ ./मिली ५ मिली ॲम्पुल्स 


११,८८० 


परिशिष्ट ब 


अ . क्र . 


औषधाचे नाव 


संख्या ( अंदाजे ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


४३६ 


२ 


२,५४४ 


हिमोडायलिसीस फ्लुईड कॉन्सेंट्रेट अॅसिटेट विथ पोटॅशियम कंटेंट ऑफ 
रिकॉन्स्टिट्युटेड डायलिसेट २-० x 2.2meq/ Lit . 10 Ltr. Can 
इंट्रा पेरिटोनियल डायलेसिस फ्लुईड ( आय.पी.) ( १.७ ) स्टेराईल , नॉन , 
पायरोजेनिक , सिंगल युज कंटेनर १००० मिली बॉटल . 
पी.एफ.एस. डायनोप्रॉस्टॉन जेल ०.५ मि.ग्रॅ. सिरींग्ज 
इंजेक्शन प्लाजमा सब्स्टीट्युट कंटेनिंग डिग्रेडेड जिलेटीन आय.व्ही. ४ % 
आय. व्ही . डेक्स्ट्रोज १० % १०० मिली बॉटल 
इंजेक्शन नॉर अॅड्रेनलाईन २ मि.ग्रॅ ./मिली २ मिली ॲम्प्युल 


३ 


६०० 


४ 


४७३ 


२ ,९८८ 


६ 


३,७०० 


७ 


टॅब्लेट फेनीटॉईन सोडिअम १०० मि.ग्रॅ . 


७,३८,००० 


८ 


टॅब्लेट फुसेमाईड ४० मि.ग्रॅ . 


७,५४,४४० 


९ 


ऑइंटमेंट सिल्वर सल्फाडायझिन १ % w / v ५०० मि.ग्रॅ . जार 


९९ ६ 


६० 
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परिशिष्ट क 


अ . क्र . 


औषधाचे नाव 


संख्या ( अंदाजे ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


२,५७६ 


२ 


७,६२५ 


३ 


३.१३२ 


४ 


३ ९ ० 


५ 


१०० 


६ 


९ , ४२८ 


१५ 


८ 


९ ० 


१४६ 


१० 


४२८ 


११ 


९ ३७ 


१२ 


४३६ 


१३ 


६,४५१ 


१४ 


१०,३४४ 


१५ 


पॉव्हिडोन आयोडीन सोल्युशन ५ % ५०० मिली बॉटल्स 

आय.व्ही मल्टिपल इलेक्ट्रोलाईट अॅन्ड डेक्स्ट्रोज इंजेक्शन ५०० मिली बॉटल टाईप -१ यू. एस . पी . 
( पिडिअॅट्रिक मेटेनन्स सोल्यूशन विथ ५ % डेक्सट्रोज इंजेक्शन .) 
इंजेक्शन कार्बोप्रोस्ट २५० एम . सी . जी ./मिली लिटर , १ मिली अॅम्प्युल्स 
इंजेक्शन गॅडोव्हर्सेटामाईड १० मिली व्हायल्स 
इंजेक्शन हिपॅटायटीस बी . इम्यनोग्लोब्युलीन १०० आय. यू. 
आय . व्ही . मॅनिटॉल २० % १०० मिली बॉटल 
इंजेक्शन अॅन्टी गॅस मुंगरीन सिरम ३०००० आय . यू . 
इंजेक्शन फॅक्टर VIII ( Conc ) २५० आय . यू . 
इंजेक्शन अॅन्टी डी . ३०० आय . यु. 
इंजेक्शन मिलरीनॉन १० मि.ग्रॅ ./ १० मिली ॲम्प्युल्स 
हायड्राक्झेथील स्टार्च ( १३० / ०.४ ) ६ % ५०० मिली बॉटल 
इंजेक्शन अॅन्टी स्नेक व्हेनेम सिरम ( लायफोलाईज्ड / लिक्वीड ) 
इंजेक्शन ॲसायक्लोवीर २५० मि.ग्रॅ . 
आय . व्ही . कंपाउंड रिंगर लॅक्टेट ५०० मिली आय . पी . 
आय . व्ही . डेक्स्ट्रोज ५ % w/ v ५०० मिली बॉटल आय . पी . 
आय व्ही . डेक्स्ट्रोज ५ % विथ सोडियम क्लोराईड ०.९ % w/ v आय . पी . 
आय . व्ही . सोडियम क्लोराईड ०.९ % w / v I.P. १०० मिली 
इंजेक्शन अॅमीकेसिन ५०० मिली ग्रॅम/ २ मिली व्हायल 
आय. व्ही . सोडियम क्लोराईड ०.९ % w/ vI.P. ५०० मिली 
आय . व्ही . मेट्रोनिडॅझॉल ५०० मि.ग्रॅ ./ १०० मिली बॉटल 
टॅब्लेट कारबेमॅझेपाईन २०० मि.ग्रॅ . 
टॅब्लेट सोडियम व्हॅल्पोएट २०० मि.ग्रॅ . 
इंजेक्शन हेपेटायटीस बी इम्युनोग्लोब्युलीन ५४० आय. यू. 
इंजेक्शन ह्युमन रेबीज इम्युनोग्लोब्युलीन १५०० आय. यू. ५ मिली 

आय. व्ही . डेक्स्ट्रोज २५ % १०० मिली बॉटल 
टॅब्लेट मेटफॉरमीन ५०० मि.ग्रॅ . 
इंजेक्शन हायड्रोकॉरटीसन १०० मि.ग्रॅ . 
प्लास्टर ऑफ पॅरीस पावडर आय . पी . ग्रेड २५ किलो बॅग 
इंजेक्शन टिटानस इम्युनोग्लोब्युलीन २५० आय. यू. 
सोडा लाईम सी इंडिकेटर ५ किग्रॅ . जार ( ग्रॅन्युल्स ) 


१४,२८५ 


१६ 


१४,२८५ 


१७ 


२७,२७२ 


१८ 


२ ९ ,१२६ 


१ ९ 


१७,८०४ 


२० 


३०,००० 


२१ 


२, ९ ०,००० 


२२ 


२,४३,००० 


२३ 


२० 


२४ 


१,००० 


२५ 


१८,७५० 


२६ 


१,००,००० 


२७ 


१५,००० 


२८ 


५०० बॅग्ज 


२ ९ 


२७७ 


३० 


५०० 


अधिष्ठाता , 
ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे . 
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SECOND EXTENSION 


The Dean , Sassoon General Hospital, Pune (Main Medical Stores ) invites separate sealed tender by two 
envelope systems ( 2 bid system ) for Sale of Medicines and Other Items : 


Category and Details of Items 


Blank tender form Fees 


EMD 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Rs. 
250 


Rs. 
Group A 35,000 (For 32 items) 


1 


Second Extension Medicines and other Items 


500 


Group B 37,000 ( For 9 items) 
Group C 2,56,000 ( For 30 items) 


750 


( 1) The blank tender forms are available from 23rd January 2014 to 6th February 2014 (excluding 
Government holidays) during office hours between 11-00 a.m. to 1-00 p.m.and 2-30 p.m. to 4-00 p.m. in Main 
Medical Stores , Block No. 5 , Ground Floor , Sassoon General Hospital, Pune. 

( 2 ) Fees of blank tender form in Cash (non - refundable ) will be received in the Office of The Dean , 
Sassoon General Hospital, Pune (Karbhari Vibhag , Cash Section ). Blank Tender form will not be sent by post . 
Fees of blank tender form will not be accepted by money order or in any other form i.e. D. D. etc. Tender 
form will not be sent by post . 

( 3 ) Last date to accept the tender form is 7th February 2014 at 3-00p.m . After that Tender form will 
not be accepted . 

(4 ) Envelop No. 1 will be opened on 7th February 2014 at 3-30 p . m . in Dean s Office in the presence 
of manufactures , distributors or respective representatives. 

(5 ) Date for opening of Envelop No. 2 will be declared at the time of opening of Envelop No. 1 . 
(6 ) Terms and conditions are attached with blank tender form . 


Group A 


Name of Drugs 


Amount 


Sr. 
No. 
( 1) 


Approximate 
Quantity 

( 3 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


1 


2 


500 
6,500 

60 


3 


4 


500 
367 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


Inj. Adrenaline 1: 1000 w / v 
Tab . Formalin 1 gm 
Terpentine Oil 500 ml 
Glucon D Powder 100 gm 
Inj. Fentanyl 50 mg 
Inj. Sodium Nitropruside 50 mg 
Tab . Menthyldopa 250 mg. 
Cap . Nifedepin 5 mg. 
Tab . Thyroxin 100 mcg . 
Inj. Streptomycin 0.75 gm . vial 
Salbutamol Res. Solution 15 ml. 
Tab Digoxin 0.25 mg . 
Inj. Isoxsuprine 5 mg/ml 2 ml Amp. 
Inj. Promethazine 25 mg/ml 2 ml Amp . 
Inj. Scoline 50 mg/ml 10 ml vial 
Water for Injection 5 ml Amp. 
Tab . Salbutamol 4 mg. 
Inj. Dobutamine 50 mg./ml 5 ml. 
Tab . Phenobarbitone 60 mg. 
Inj. Atropine 0.6 mg/ml 1ml Amp . 


Rs. 
1,300 
2,925 
4,800 
7,000 
7,395 
11,088 
11,100 
11,100 
11,999 
12,000 
12,360 
12,636 
17,309 
18,009 
22,586 
25,800 
27,668 
28,685 
36,960 
44,688 


11 


12 


84 
7,500 
4,440 
39,996 
2,400 
4,820 
48,600 

1,900 
6,876 

982 
43,000 
2,12,832 

1,920 
1,68,000 

33,600 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


HTTSH ( grauit )—8 
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Group A 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


21 


Tab . Pyrazinamide 500 mg/ 750 mg. 
22 Tab . Phenobarbitone 30 mg. 
23 Tab. Etophyllin + Theophyllin SR . 231 mg + 69 mg. 
24 Inj. Amphotericin B. 50 mg. 
25 Inj. Trypam blue 0.06 % 

Inj. T. T. 5 ml Amp. 
27 Inj. Xylocard 50 ml. 
28 Formalin 37-41 % 1 Ltr./5 Ltr . 
29 Inj. T. T. 0.5 ml Amp., 
30 Inj. Dexamethasone 4 mg. 
31 Inj. Lignocaine with Adrenaline 30 ml. 
32 Inj. Dopamine 40 mg/ml 5 ml Amp. 

Group B 


26 


( 4 ) 
Rs. 
47,040 
47,040 
48,513 
53,280 
56,000 
60,000 
77,850 
82,215 
82,500 
83,500 
92,208 
95,040 


48,000 
3,36,000 
77,004 

444 
1,000 
1,500 
1,500 
1,827 
13,200 
22,200 

1,356 
11,880 


Name of Drugs 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Approximate 

Quantity 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


436 


2 


2,544 


3 


600 


4 


Haemodialysis Fluid concentrate Acetate with Potassium content of 

Reconstituted Dialyset 2.0 x 2.2 mEq/Lit 10 Ltr . Can . 
Intra Peritoneal Dialysis Fluid (IP ) ( 1.7 ) Sterile , Non - pyrogenic , single 

use container 1000 ml Bottle . 
Pfs Dinoproston Gel 0.5 mg. syringe . 
Inj. Plasma substitute containing degraded Gelatin I. V. 4 % 
I. V. Dextrose 10 % 100 ml. Bottle 
Inj. Noradrenaline 2 mg/ml 2 ml amp . 
Tab . Phenytoin Sodium 100 mg. 
Tab . Frusemide 40 mg. 
Oint Silver Sulphadizine 1 % w /v 500 gm . jar 

Group C 


5 


6 


473 
2,988 

3,700 
7,38,000 
7,54,440 

996 


7 


8 


9 


Sr. 


Name of Drugs 


No. 
( 1 ) 


Approximate 
Quantity 

( 3 ) 


( 2 ) 


1 


2,576 
7,625 


2 


3 


4 


5 


Povidone Iodine Solutions 5 % 500 ml Bottle 
I. V. Multiple Electrolyte and Dextrose Inj. 500 ml Bottle Types I 
USP (Paediatric Maintenance Solution with 5 % Dextrose Inj.) 
Inj. Carboprost 250 mcg /ml. 1 ml. Amp. 
Inj. Gadoversetamide 10 ml vial 
Inj. Hepatitis B Immunoglobulin 100 IU 
I. V. Mannitol 20 % 100 ml. Bottle 
Inj. A.G.G.S. 30000 I.U. 
Inj. Factor VIII conc 250 IU 
Inj. Anti D 300 I.U. 
Inj. Milirinone 10 mg./10 ml. Amp. 
Hydroxyethyl starch ( 130 /0.4 ) 6 % 500 ml. Bottle 
Inj. A.S.V.S. ( Lypholised /Liquid ) 
Inj. Acyclovir 250 mg. 


3,132 

390 

100 
9,428 

15 
90 


6 


7 


8 


9 


146 


10 


428 
937 


11 


12 


436 
6,451 


13 
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mw 


Group C 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


14 


15 


16 


17 


18 
19 
20 


21 


I. V. Compound Ringer Lactate 500 ml. IP 
I.V. Dextrose 5 % w /v 500 ml. Bottle IP 
I.V. Dextrose 5 % with Sodium Chloride 0.9 % w /v IP . 
I.V. Sodium Chloride 0.9 % w /v IP 100 ml. 
Inj. Amikacin 500 mg/2 ml vial 
I.V. Sodium Chloride 0.9 % w / v IP 500 ml. 
I.V. Metronidazole 500 mg/ 100 ml Bottle 
Tab . Carbamezepine 200 mg. 
Tab . Sodium Valproate 200 mg. 
Inj. Hepatitis B Immunoglobulin 540 IU 
Inj. Human Rabies Immunoglobulin 1500 IU in 5 ml. vial 
I.V. Dextrose 25 % 100 ml. Bottle 
Tab . Metformin 500 mg. 
Inj. Hydrocortisone 100 mg. 
Plaster of Paris Powder I.P. Grade 25 kg. pack 
Inj. Tetanus Immunoglobulin 250 I.U. 
Soda lime C indicator 5 kg. Jar ( granules) 


10,344 
14,285 
14,285 
27,272 
29,126 
17,804 

30,000 
2,90,000 
2,43,000 

20 
1,000 

18,750 
10,00,000 
15,000 

500 
277 


22 
23 
24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


500 


Dean , 


Sassoon General Hospital, Pune. 


ATT HA ( arquit )—80 
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FIRST EXTENSION 


The Additional Director General of Police and Director of Police Wireless, Pune invites signed and 
sealed two bid system , details given below : 


Details of the Tender. 
( 1 ) Description 


7.2 Volt 2000 Mah . Li-ion Bty pack for Motorola 
GP - 339 Transreceiver Qty . 1858 Nos . 
Rs. 2,000 (Rs. Two Thousand only ) 
(Non -refundable ) 


( 2 ) Tender form fee 


( 3 ) Last Date and Time of submission of Tender — 23rd January 2014 at 15-00 hrs . 

Tender documents , terms and conditions, detailed specifications, etc. can download from 
the www.mahapolice.gov.in and www.mahpolwireless.gov.in . 


S. M. KHANDE , 
For Additional Director General of Police 

and Director of Police Wireless , 

Maharashtra State , Pune. 
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प्रथम मुदतवाढ 


सर्व संबंधित शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई येथील ब वर्ग 
रद्दी कागद दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१५ पर्यंतच्या एका वर्षाच्या कालावधीत उचलण्यासाठी मोहोरबंद निविदा दोन लिफाफा पद्धतीने 
पुढे दर्शविलेल्या दिनांकास दुपारी २-०० वाजेपर्यंत स्वीकारण्यात येतील. तांत्रिक निविदा त्याच दिवशी दुपारी ३-०० वाजता उघडण्यात येतील. तांत्रिक निविदेतील 
अटी व शर्तीची पूर्तता झाल्यानंतर विधिग्राह्य ठरलेल्या व्यापारी निविदा उघडण्यासाठी नंतर कळविण्यात येईल. 

संपूर्ण तपशिलाबाबत शासकीय मुद्रण , लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, चर्नी रोड, मुंबई ४०० ००४ येथील संबंधित अधिकारीवर्गाशी संपर्क 


साधावा . 


निविदा प्रपत्राची किंमत 


निविदा उघडण्याची 

तारीख 


विभाग 
( १ ) 


निविदा किंमत 

( २ ) 


( रुपये) 


मुंबई विभाग 
ब वर्ग 


१,००० ( ना परतावा रक्कम ) 


दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ 


विहित निविदा नमुने, निविदेच्या संबंधी अंतर्भूत असलेल्या अटी व शर्तीसह शासकीय ग्रंथागार, चर्नी रोड स्टेशनजवळ, मुंबई ४०० ००४ येथे कार्यालयीन 
वेळेत सकाळी १०-०० ते सायंकाळी ४-३० वाजेपर्यंत निविदेसमोर दर्शविलेल्या किमतीस ( परत न मिळणाऱ्या ) विक्रीस उपलब्ध आहेत . 


संचालक, 
शासकीय मुद्रण, 

लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय , 
महाराष्ट्र राज्य , मुंबई. 


भाग दोन ( पुरवणी) -१० अ 


६६ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०१४/ माघ ३- ९, शके १९ ३५ 


प्रथम मुदतवाढ 


ज्याचे युनिट हे महाराष्ट्र खादी ग्रामोद्योग ॲण्ड व्हिलेज बोर्ड यांच्याकडेकिंवा खादी ॲण्ड व्हिलेज कमिशन यांच्याकडे रजिस्टर्ड असतील अशा 
उत्पादकांकडून किंवा त्यांचे प्राधिकृत विक्रेत्यांकडून सन २०१४-२०१५ या वर्षामध्ये हातकागद खरेदी करण्यासाठी दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी 
२-०० वाजेपर्यंत पोहचतील अशा बेताने प्रपत्र “ अ ” “ तांत्रिक ” व प्रपत्र 

तांत्रिक ” व प्रपत्र “ ब ” “ व्यापारी " ( दरदर्शक ) अशा दोन स्वतंत्र लिफाफ्यामध्ये मोहोरबंद निविदा 
मागविण्यात येत आहेत . 


अनुक्रमांक 


बाबीचे वर्णन 


युनिट 


अंतिम दिनांक 


अनामत 


एकूण 

परिमाण 
( अंदाजित ) 

( ३ ) 


निविदा प्रपत्र 
किंमत 


रक्कम ठेव 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( रुपये) 


( रुपये ) 


रीम्स 


६ फेब्रुवारी २०१४ 


२,००० 


५,००० 


१२५ रीम्स 
(टण्याटप्याने 
परिमाण दिले 


जाईल ). 


फिक्कट आकाशी रंगातील 
हातकागद दोन लोगो व 
त्यातील मजकूर वॉटर 
मार्कसहित कागदामध्येच 
समाविष्टीत (Inbuilt) 
असावे . लोगोबाबतची माहिती 
निविदा फॉर्ममध्ये जोडण्यात 
आलेली आहे . 
साईज -६१ x ८६ से . मी . 
वजन -३६.७२ प्रती रीम 
जीएसएम -१४० . 


१ . महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन ( पुरवणी ), दिनांक २३ जानेवारी २०१४ तसेच विहित निविदा नमुना निविदेच्या संबंधी अंतर्भूत असलेल्या 
अटी व शर्तीसह शासकीय ग्रंथागार, चर्नी रोड स्टेशनजवळ , मुंबई ४०० ००४ येथे कार्यालयीन कामाच्या दिवशी सकाळी १०-०० ते संध्याकाळी ४-३० वाजेपर्यंत 
निविदेसमोर दर्शविलेल्या किमतीत ( परत न मिळणाऱ्या ) विक्रीस उपलब्ध आहेत . निविदाकाराने विहित निविदा प्रपत्राच्या मूळ प्रतींसह त्यांच्या छायांकित प्रतीस 
उप परिपत्र जोडून कार्यालयास सादर कराव्यात . 

२. अपूर्ण असलेले निविदा प्रपत्र स्वीकारण्यात येणार नाहीत . लिफाफा अ आणि लिफाफा ब वर अनुक्रमे “ तांत्रिक निविदा ” व “ वाणिज्य 
निविदा " असे स्पष्ट नमूद करावे. दोन्ही निविदा प्रपत्र स्वतंत्रपणे दोन वेगवेगळ्या लिफाफ्यात अंतिम ( देय) दिनांकापूर्वी दुपारी ०२-०० वाजेपर्यंत किंवा त्यापूर्वी 
या कार्यालयात सादर कराव्यात . 

३ . तांत्रिक लिफाफा त्याचदिवशी दुपारी ०३-०० वाजता जे निविदाकार किंवात्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित असतील त्यांच्यासमोर उघडण्यात 
येतील. वाणिज्य निविदा तांत्रिक निविदेची छाननी झाल्यानंतर उघडण्यात येतील आणि वाणिज्य निविदा उघडण्याचा दिनांक व वेळ निविदाकारांस नंतर 
कळविण्यात येईल. तसेच पोस्टाद्वारे /टेलिग्राम/ टेलेक्स / फॅक्स / कुरियरने पाठविलेल्या निविदा स्वीकारण्यात येणार नाहीत . 

संचालक , शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी सदर निविदा प्रपत्र अथवा निविदा प्रक्रिया रद्द 
करण्याबाबतचे अधिकार राखून ठेवले आहेत . 

बाबींसंबंधित इतर अटी व शर्ती तसेच त्यांचे विनिर्देशाबाबत निविदा प्रपत्रात उल्लेख केलेला आहे . 


४ . 


संचालक , 
शासकीय 

मुद्रण , 

लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय , 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन- पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९ , २०१४/ माघ ३- ९, शके १९ ३५ 


६७ 


प्रथम मुदतवाढ 
संचालक , शासकीय मुद्रण , लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय , नेताजी सुभाष मार्ग, चर्नी रोड स्टेशनजवळ , मुंबई ४०० ००४ हे मुख्य 
निवडणूक अधिकारी , महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ यांच्या वतीने निविदा सूचनेस प्रथम मुदतवाढ देण्याबाबत ज्यांचे युनिट हे महाराष्ट्र 
खादी ग्रामोद्योग अॅण्ड व्हिलेज बोर्ड यांच्याकडेकिंवा खादी अॅण्ड व्हिलेज कमिशन यांच्याकडे रजिस्टर्ड असतील अशा उत्पादकांकडून किंवा त्यांचे 
प्राधिकृत विक्रेत्यांकडून सन २०१४-२०१५ या वर्षामध्ये ब्लॉटिंग हातकागद खरेदी करण्यासाठी दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी दुपारी २-०० वाजेपर्यंत 
पोहचतील अशा बेताने प्रपत्र " अ 

" " तांत्रिक 

व प्रपत्र “ ब ” “ व्यापारी ” ( दरदर्शक ) अशा दोन स्वतंत्र लिफाफ्यामध्ये मोहोरबंद निविदा 
मागविण्यात येत आहेत . 


अनुक्रमांक 


बाबीचे वर्णन 


एकूण परिमाण 


युनिट 


अंतिम दिनांक 


( अंदाजित ) 

( ३ ) 


निविदा प्रपत्र 
किंमत 
( ६ ) 


अनामत रक्कम 

ठेव 
( ७ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


(रुपये) 
२,००० 


(रुपये ) 
५,००० 


१ 


शीटस् 


६ फेब्रुवारी २०१४ 


२,००,६०० 

शीटस् 


ब्लॉटिंग पेपर (फुलस्केप ) राखाडी 
रंगात - साईज ३०.५ x ४५ से . मी ., 
२० ते २२ कि . ग्रॅ ., पुरवठा रीममध्ये 
करणार असाल तर ५०० शीटसचे 
एक बंडल याप्रमाणे पुरवठा करावा 
लागेल ( हातकागदाकरिता राखीव) . 
सदरहू कागदाचा संपूर्ण पुरवठा हा 
दोन आठवड्यात करावा लागणार 
आहे याची नोंद घ्यावी . 


१ . 


“ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग -दोन ( पुरवणी), दिनांक २३ जानेवारी २०१४ तसेच विहित निविदा नमुना निविदेच्या संबंधी अंतर्भूत 
असलेल्या अटी व शर्तीसह शासकीय ग्रंथागार , चर्नी रोड स्टेशनजवळ , मुंबई ४०० ००४ येथे कार्यालयीन कामाच्या दिवशी सकाळी १०-०० ते 
संध्याकाळी ४-३० वाजेपर्यंत निविदेसमोर दर्शविलेल्या किमतीत ( परत न मिळणाऱ्या ) विक्रीस उपलब्ध आहेत . निविदाकाराने विहित निविदा प्रपत्राच्या 
मूळ प्रतींसह त्यांच्या छायांकित प्रतीस उप परिपत्र जोडून कार्यालयास सादर कराव्यात . 

२. अपूर्ण असलेले निविदा प्रपत्र स्वीकारण्यात येणार नाहीत . लिफाफा अ आणि लिफाफा ब वर अनुक्रमे “ तांत्रिक निविदा ” व 
वाणिज्य निविदा ” असे स्पष्ट नमूद करावे. दोन्ही निविदा प्रपत्र स्वतंत्रपणे दोन वेगवेगळ्या लिफाफ्यात अंतिम ( देय) दिनांकापूर्वी दुपारी २-०० 
वाजेपर्यंत किंवा त्यापूर्वी या कार्यालयास सादर कराव्यात . 

३. तांत्रिक लिफाफा त्याच दिवशी दुपारी ३-०० वाजता जे निविदाकार किंवा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित असतील त्यांच्यासमोर 
उघडण्यात येतील. वाणिज्य निविदा तांत्रिक निविदेची छाननी झाल्यानंतर उघडण्यात येतील आणि वाणिज्य निविदा उघडण्याचा दिनांक व वेळ 
निविदाकारांस नंतर कळविण्यात येईल . तसेच पोस्टाद्वारे/टेलिग्राम / टेलेक्स /फॅक्स/ कुरियरने पाठविलेल्या निविदा स्वीकारण्यात येणार नाहीत . 
४. संचालक , 
संचालक , शासकीय 

मुद्रण , 

लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांनी सदर निविदा प्रपत्र अथवा निविदा प्रक्रिया 
रद्द करण्याबाबतचे अधिकार 

राखून 

ठेवले आहेत . 
बाबींसंबंधित इतर अटी व शर्ती तसेच त्यांचे विनिर्देशाबाबत निविदा प्रपत्रात उल्लेख केलेला आहे. 


संचालक , 


शासकीय मुद्रण , लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय , 

महाराष्ट्र राज्य , मुंबई . 


मुख्य निवडणूक अधिकारी , 
महाराष्ट्र राज्य , मंत्रालय , मुंबई यांच्यावतीने . 


FIRSTEXTENSION 


६८ 


TenderEnquiryT.E.No.Desk-II-B/Sty/LoksabhaElection2014undertwobidsystempublishedintheMaharashtraGovernmentGazette,Part-II (Supplement),dated2ndJanuary2014onpageNo.58,purchaseofStationeryitemsfortheGeneralLoksabhaElection,2014extendedinrespectoffollowing 
items: 


Item 


Descriptionofstores 


Unit 


DueDate 


No. (1) 


T.E. No. (2) 


Numberofquantity 

(Approx.) 

(4) 


Tenderform 

Fee (7) 


(3) 


(5) 


(6) 


11 2 

2 8 

8 13 1616 17 17 1919 


CopyingPencil OrdinaryPencil Pins FlexibleWire GumPaste InkforStampPads MatchBox 


13 


200600 200600 200600 100300 100300 100300 100300 


Nos. 

Nos. Pkt.(30Pinin1packet) 

Mtr 

Bottle Bottle(30ml.) 

Nos. 


6thFebruary 

2014 


Rs. 1,000 

750 750 500 750 750 250 


N.B.—(1)TheentirematerialshouldbedeliveredinTwoweeksfromthedateofinspectionNoteissuedorasperrequirement. 

(2)Fivenumberorunitmustbesubmittedasafreesampleonorbeforeduedate. 

TenderFormwillbeavailableatthecounterofGovernmentBookDepot,DirectorateofGovernmentPrinting,StationeryandPublication,Maharashtra State,NetajiSubhashRoad,NearCharniRoadRailwayStation,Mumbai400004onpaymentoftenderformfee(Non-refundable)onanyworkingdaybetween 10-00a.m.and4-30p.m.TenderersshouldsubmitthereinsealedquotationintheoriginalprescribedTenderForms A and B alongwithduplicatecopy(Xerox copy)andwithacoveringletterattachedtherewith.NoTenderFormfeewillbeacceptedinlieuoftheprescribedtenderform.EnvelopecontainingTender Form A and B shouldbesuperscribedasTechnicalTenderandCommercialTenderrespectively.BoththeTendersshouldinvariablybesentinseparate covers/envelopesTechnicalTenderswillbeopenedonthesamedayat3-00p.m.inthepresenceofthesetenderersortheirauthorizednomineeswhowishto bepresent.Thedateofopeningofcommercialtenderswillbeinformedonthesameday.Postaldelaywillnotbecondoned.QuotationbyTelegram/Telexwill notbeconsidered. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०१४ /माघ ३- ९, शके १९ ३५ 


Director, DirectorateofGovernmentPrinting,Stationeryand 

Publication,MaharashtraState,Mumbai, 


OnbehalfofChiefElectoralOfficer, MaharashtraState,Mantralaya, 

Mumbai. 
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६ ९ 


FIRST EXTENSION 


6 


Online bids in Technical Envelop ` T1 ’ and Commercial Envelop cl’are invited for purchase of 
Gunny Cloth ( confirm to ISI Specification ) " . These items for the Year of 2013-2014 from the Manufacturers or 
their Authorized Dealers/Agents/Distributors/Suppliers as per thekey dates. 

For further information related to description of Items, Quantity required Tender Form Fees, etc., you are 
requested to please visit the Electronic Tendering System Portal of Directorate of Government Printing , 
Stationery ,Maharashtra State ,Mumbai 400 004 , https://dgps.maharashtra.etenders.in 


Start Date and Time 


Expiry Date and Time 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


DGPS (Department) 

Stage 
( 2 ) 


Contractor 
( Tenderer) Stage 

( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 


Tender Release 


2 


Tender Download 
and Bid Preparation 


3 


Close for Technical 
and Price Bid 


23rd January 
2014 , 12-00 hrs . 
23rd January 6th February 
2014 , 12-01 hrs. 2014 , 12-00 hrs . 
6th February 6th February 
2014 , 12-01 hrs. 2014 , 17-00 hrs . 
6th February 8th February 
2014 , 17-01 hrs . 2014 , 14-00 hrs . 
8th February 
2014 , 14-01 hrs. 
Inform later on 


4 


Bid Submission 


5 Technical Bid Opening 


6 Price Bid Opening 


Tender Enquiry Details , 


Unit 


Remarks 


Item 
No. 
( 1 ) 


Description of goods with 
details of specification 

( 2 ) 


Number of 
Quantity 

( 4 ) 


(3 ) 


(5 ) 


(2 ) No. Desk - IIB /STY /13-14 / TE -61/Gunny Cloth 
(i) Gunny Cloth ( confirm to ISI Specification ) 


Bale 


35 


Tenderer should submit 

1.5 meters of 2 pieces 
as free sample on or 
before 14-00 hours of 
6th February 2014 . 


The Bidders are required to download the Tender Forms for the above items online and also submit their 
Bids for these items online only except for Tender Form Fees Rs. 2,000 (Non -refundable ) Remitted in Cash at 
Government Book Depot, 21- A , Netaji Subhash Marg , Charni Road (W ),Mumbai 400 004 and Furnish Earnest 
Money Deposit of Rs.5,000 by way ofDemand Draft in favour of Director, Directorate of Government Printing 
and Stationery and Publication ,Maharashtra State,Mumbai 400 004 " . On or before 6th February 2014.Manual 
Bids for these items shall not be considered in any circumstances . 

Interested Bidders are required to enroll on the Electronic Tendering System of Government ofMaharashtra 
on https://maharashtra.etenders.in . 

The various activities required to be executed by the Bidders to submit their online Bids for these items 
are time and date locked . The Bidders are requested to execute all the activities related to their bids within the 
prescribed time limits (key dates) for each stage. 

An Awareness Workshop on the implementation of Electronic Tendering System has been arranged for all 
the interested Bidders on 30th January 2014 at the above Office at 11-00 a.m.Bidders are requested to attend 
the workshop for clarification of queries and understanding the process of online tendering , including thenecessary 
pre -requisites. Bidders are requested to carry their laptop , Data Card and Digital Signatures Class II or Class III 
(For Signing and Encryption ) along with them for workshop . 

For any further assistance regarding the process of Electronic Tendering System , the Bidders may visit 
https://dgps.maharashtra.etenders.in and please contact the Helpdesk Support Team of Sify – Nextenders on 
020-2531 5555/56 or 022 – 2661 1117 (Ext. 25/26 ) or 022 - 2660 3142 . 


Director 
Directorate of Government Printing, 
Stationery and Publication ,Maharashtra State , 

Mumbai. 


SECONDEXTENSION 


190 


TenderEnquiryT.E.No.Desk-II-B/STY/2013-14,undertwobidsystempublishedintheMaharashtraGovernmentGazette,Part-II (Supplement),dated7thNovember2013onpageNo.34forpurchaseofGunnyClothisextended. 

SealedTendersinForm A and B areinvitedforpurchaseofGunnyClothfortheyear2013-14.AspermentionedbelowandTender Formshouldreachthisofficeonorbeforethedatesmentionedbelowtill2-00p.m.: 


T.E. 
No. 


Item No. 


TenderForm 

Fee 


DescriptionofStores 


Unit 


Duedate 


Numberor 

Quantity (Approximately) 

(4) 


FreeSample 


(1) 


(2) 


(3) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


Rs. 


GunnyCloth (ConfirmtoI.S.I.Specification) 


49 


S-37 


15 


Bale 


2,000 


30thJanuary 

2014. 


Oneandhalfmeter (fortwosampleeach). 


6 


N.B.—FreesampleofeachitemshouldbesubmittedwithTechnicalTender“A”abovementionedQuantityisApproximately. 

PrescribedTenderFormwillbeavailableatthecounteroftheGovernmentBookDepot,NearCharniRoadRailwayStation,NetajiSubhash Marg,Mumbai400004onpaymentofTenderFormFee(Non-refundable)onanyworkingdaybetween10-00a.m.and4-30p.m.Tenderers shouldsubmittheirsealedquotationsintheoriginalprescribedTenderForms A and B alongwithduplicatecopy(XeroxCopy)andwith acoveringletterattachedtherewith.NoTenderFormFeewillbeacceptedinlieuoftheprescribedTenderForm.EnvelopecontainingTender Forms‘A’and B shouldbesuperscribedasTechnicalTenderandCommercialTenderrespectively.Boththetendersshouldinvariablybe sentinseparatecovers/envelopes.TechnicalTenderswillbeopenedonthe30thJanuary2014inthepresenceofthosetenderersortheir authorisednomineeswhowishtobepresent.CommercialTenderswillbeopenedlateroninpresenceofthosetendererswhosetechnicaltenders inForm‘A’arefoundsuitableafterevaluation.Postaldelaywillnotbecondoned.QuotationbyTelegram/Telexwillnotbeconsidered. 
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Director, DirectorateofGovernmentPrinting,Stationery, andPublication,MaharashtraState,Mumbai. 
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